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Σχεδιασμός, ολοκληρωμένη ανάπτυξη και εκτέλεση Ολυ¬ 
μπιακών Έργων και άλλες διατάξεις. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Άρθρο 1 

Ένταξη των Ολυμπιακών Έργων στις στρατηγικές 
επιλογές χωροταξικής και οικιστικής οργάνωσης 
του Μητροπολιτικού Συγκροτήματος της Αθήνας 

1. Η τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην Αθή¬ 
να συνιστά έργο μείζονος εθνικής σημασίας που προάγει 
την αθλητική και οικονομική ανάπτυξη και τη διεθνή προβο¬ 
λή της χώρας, συμβάλλει στην ορθολογική χωροταξική ορ¬ 
γάνωση και βιώσιμη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της 
πρωτεύουσας και αποβλέπει ιδίως: 

α. Στην ενίσχύση της ανταγωνιστικής παρουσίας της χώ¬ 
ρας στο διεθνή και ευρωπαϊκό χώρο και στον ευρύτερο με¬ 
σογειακό και βαλκανικό της περίγυρο. 

β. Στην ανάδειξη της Αθήνας ως Μητροπολιτικής Πρωτεύ¬ 
ουσας διεθνούς και ευρωπαϊκής ακτινοβολίας, κέντρου πα¬ 
ροχής υπηρεσιών ποιότητας και επιχειρηματικών δραστη¬ 
ριοτήτων σε τομείς αιχμής. 

'γ. Στη δημιουργία σύγχρονων αθλητικών, πολιτιστικών, 
τουριστικών και κοινωνικών υποδομών που θα εξυπηρετούν 
τόσο την ευρύτερη περιοχή της Αθήνας όσο και το σύνολο 
της χώρας. 

δ. Στην ανάδειξη συστήματος πόλων υπερτοπικής σημα¬ 
σίας που θα εξυπηρετούν ζωτικές λειτουργίες ολόκληρου 
του Μητροπολιτικού συγκροτήματος της Αθήνας. 

ε. Στην ανάδειξη, αποκατάσταση, βιώσιμη ανάπτυξη και 
ολοκληρωμένη διαχείριση του παράκτιου μετώπου της πρω¬ 
τεύουσας στο Σαρωνικό, ως υπερτοπικής ζώνης αθλητι¬ 
σμού, αναψυχής, πολιτιστικών δραστηριοτήτων και σύγχρο¬ 
νων και ήπιων τουριστικών υποδομών. 


στ. Στην προστασία, ανάδειξη και διατήρηση περιοχών φυ¬ 
σικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Αττικής, καθώς και 
στην ανάδειξη και προβολή της ιστορικής, πολιτιστικής και 
αισθητικής φυσιογνωμίας της πόλης. 

2. Στο άρθρο 15του ν. 1515/1985 (ΦΕΚ 18 Α’) επέρχονται 
οι εξής τροποποιήσεις: 

α. Στο Παράρτημα της Α’ ενότητας, μετά το τρίτο εδάφιο 
της παραγράφου 2.1.1. προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«- Δημιουργία Ολυμπιακού Χωριού στη θέση Λεκάνες Δήμου 
Αχαρνών, με χρήση φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών, 
το οποίο μετά την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων θα λει¬ 
τουργήσει ως πρότυπος οικιστικός πυρήνας». 

β. Στο Παράρτημα της Α’ ενότητας, στην πρώτη σειρά του 
δευτέρου εδαφίου της περιπτώσεως δ· της παραγράφου 2.3. 
η φράση «Στο Φαληρικό Όρμο με προσχώσεις μεγάλης κλί¬ 
μακας» αντικαθίσταται με τη φράση «Στην περιοχή του Φαλη- 
ρικού Όρμου». Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της ίδιας πε- 
ριπτώσεως δ', όπως αυτό συμπληρώθηκε με την παράγραφο 
5 του άρθρου 11 του ν. 2052/1992 (ΦΕΚ 94 Α’), η φράση «στον 
Πύργο Βασιλίσσης, στον Άγιο Κοσμά και στις Αλυκές Ανα- 
βύσσου, όπου θα περιληφθούν και οι νέες εγκαταστάσεις του 
Ιπποδρόμου και οργάνωση λιμένων σκαφών αναψυχής για 
την εξυπηρέτηση των αναγκών σε θαλάσσια αναψυχή των κα¬ 
τοίκων της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας» αντικαθίσταται 
με τη φράση «καθώς και στον Πύργο Βασιλίσσης και στην πε¬ 
ριοχή του Αγίου Κοσμά». 

γ. Στο Παράρτημα της Α' ενότητας, μετά την περίπτωση δ’ 
της παραγράφου 2.3. προστίθεται περίπτωση ε' ως εξής: 

«ε. Για τα Ολυμπιακά Έργα. 

Δημιουργία συστήματος πόλων υπερτοπικής σημασίας, 
στους οποίους χωροθετούνται Ολυμπιακά Έργα, καθώς και 
συ μπληρωματικές αθλητικές εγκαταστάσεις. Οι πόλοι αυτοί 
θα εξυπηρετούν μετά την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων 
συνδυασμένες λειτουργίες αθλητισμού, τουρισμού-αναψυ- 
χής, κοινωνικών εξυπηρετήσεων και πολιτισμού της ευρύτε¬ 
ρης περιοχής της Αθήνας: 

Στο Φαληρικό Όρμο, στην περιοχή του Σταδίου Ειρήνης 
και Φιλίας και του Σταδίου Καραϊσκάκη, στο Φάληρο στη θέ¬ 
ση του Ιπποδρόμου, στον Άγιο Κοσμά, στο Ελληνικό, στην 
περιοχή του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθήνας 
(Ο.Α.Κ.Α.), στην περιοχή του «Κτήματος Βεΐκου» στο Γαλά¬ 
τσι, στην περιοχή του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου στο 
Γουδί, στη Δραπετσώνα, στο Μπρεκατσούλι-Πάτημα 
Ασπροπύργου, στο Σχιστό Κορυδαλλού, στο Ρέντη (Ελαιώ¬ 
νας), καθώς και στο Ριζάρι και στο Σχοινιά Μαραθώνα. Ο Ιπ¬ 
πόδρομος μεταφέρεται σε νέο υπερτοπικό Ολυμπιακό πόλο 
στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας 



Για τα συμπληρωματικά και άλλα υποστηρικτικά έργα που 
οι^πλ'° θετηθουν ^ ανωτέρω περιοχές έχουν εφαρμογή 
μπιακά Εργα' 1 ^ ζ ™ υ αφ ° Ρ ° ύν στα 0λυ ' 

δ. Στο Παράρτημα της Α’ ενότητας, στο τέλος της παοα 

ΐ Τ ° άρβρο 

. Iί»ο/1991 (ΦΕΚ112Α), προστίθενται τα εξής: 

«-Νεες μεταφορικές συνδέσεις για την εξυπηρέτηση τη ο 
διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων ^ 

ου μέ δ ™ ίκτΤτου οςΙ^ Λ ' μέν ° Νέ0 “ '™ ι °^Ρ°™ί· 
ε.Το διαγραμμα 1 «Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας»» που περι- 

άοθοοε^ σΤη Β εν0Τητα ’ 0Πως Είχε αντικ ατασταθεί με το 
άρθρο ενδέκατο του ν, 1955/1991 (ΦΕΚ 11 2 Α) και το άρθοο 
11 παρ. 1 του ν. 2052/1992 (ΦΕΚ 94 Α’), αντικαθίσταται με νέο 
διαγραμμα 1, στο οποίο απεικονίζονται και οι ανωτέρω ρυθ- 


Άρθρο 2 

Χωροθέτηση Ολυμπιακών Έργων 

2004 Γ νΜηη«? λεση Των 0λϋμπιακών Αγώνων του έτους 
, χωροθετουνται οι ακόλουθες περιοχές υποδοχής 

λυμπιακων Εργων, όπως αυτές απεικονίζονται στο διά¬ 
γραμμα σε κλίμακα 1:25000, που θεωρήθηκε από την Προϊ¬ 
στάμενη του Οργανισμού Αθήνας και του οποίου αντίτϊπο 
σε φωτοσμικρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην 
Εφημερία της Κυβερνήσεως, και καθορίζονται οι γενικές 
χρήσεις τους μετά την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων ζ 

ενκαταστήαρ^ ΡΙΚΟ ° Ρμ °’ Περΐ0χή υποδο ΧΠς Ολυμπιακών 
εγκαταστάσεων και έργων υποστήριξήςτους. Η περιοχή αυ- 

τ£λεση Των 0λυμπιακών Α νώνων θα λειτοϊ^γή- 
σει ως υπερτοπικος πολος αθλητισμού, αναψυχής και πολι- 
τ ο,,κω» λε,τουρνέ Σε αυ^ι» μπορεί ,α 
Γ ° απ0 την κατ άΡτιση των Ειδικών Σχεδίων που προ- 

^ 2 /θΤΙθΤπηο Ρ ?Γ 3 ' 01 Χρήσεις του ά Ρ θ Ρ 0 α 9 του από 
„ 1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166 Δ ) 

β. Στο Φάληρο, στη θέση του Ιπποδρόμου, κέντρο πολλα¬ 
πλών αθλητικών χρήσεων. Η περιοχή αυτή μετά την τέλεση 

πόλο^ΧΤσ ων ΑΥωνων θα λεαουργήσει ωί ! υπερτοπικός 
πολος τουρισμού - αναψυχής. Σε αυτήν μπορεί να περιλαμ- 

που π^ηβ’χ υστεΡα αΠ ° Την κατά Ρ τ,σ Π των Ειδικών Σχεδίοϋ 

από 23°^/6”η°ιηητ' 710αρ ® ρο3 ’ οιχρι ί σε ι ςτ ° υ άρθρου8του 
3.276 3.1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166 Δ’) 

όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 18α του άρθοου 6 
του ν2160/1993 (ΦΕΚ 118Α'), με εξαίρεση τις ε^ς χρήσεις 
ξενοδοχεία, κέντρα διασκέδασης - αναψυχής γήπεδα 
γκολφ, κατοικίες και καζίνο. Ψ λ ^ γηπεοα 

του ?. τ ° Μαρκόπ αυλο, περιοχή υποδοχήςτου Ιπποδρόμου και 
του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου, καθώς και των αναγκαίων 
τοί^Η^ι^ σταυλισμού και λοιπών έργων υποστήριξής 

νι ινΟπ λ ρ Ρ ^ αυΤΓ| μετα ΤΓ1ν τέλεση των Ολυμπιακών Αγώ¬ 
νων θα λειτουργήσει ως υπερτοπικός πόλος αθλητισμού κα, 

τοΙππ?κ μ η°κ αναψυΧής ' Σε αυΤήν ' εκτ άςαπότον Ιππόδρομο και 
το ππικο Κέντρο που θα συνεχίσουν να λειτουργούν κα, υετα 

τη τελεση των Ολυμπιακών Αγώνων, μπορεί να περιλαυβά 
νονται, ύστ ερ α από την κατάρτιση των Ειδ^ώϊ Σ^εδΐπου 

από^23 2 / 6^1987 αΡθΡ °Λ 3, Καΐ 01 ΧΡήσεις του άρθρου 8 του 
απο 23.2/6.3.1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166 Δ’) 

. ' ' υ/1 (ΦΕΚ 118 Α ), με εξαίρεση τις εξής χρήσεις- 

κέντρα διασκέδασης - αναψυχής, κατοικίες και καζίνα^ 

, - 5 Χ ° ΐνΐα Μα Ρ α0 ώνα, περιοχή υποδοχής του Ολυ- 

μ ™*° υ δέντρου Κωπηλασίας και Κανό-Καγιάκ, καθώς και 
των συνοδευτικών τους εγκαταστάσεων, η οποία αποτελεί 
υπερτοπικο περιβαλλοντικό πόλο για την προστασία διατή¬ 
ρηση, προβολή και αναβάθμιση των οικολογικών χαρακτη¬ 


ριστικών και των φυσικών οικοσυστημάτων της ευρύτερης 

^ ερ ° Χης . Στην Περιο ΧΠ αυτή, μετά την τέλεση των Ολυ- 
μπιακων Αγωνων, μπορεί να περιλαμβάνονται ύστερα από 

ΓθοΠΤ 1 Των Βδ,κών Σχεδ, “ ν "ρ»3«πΖ„, Τ 

Ρ Ρ ' ' χρ ^ σεις του άρθρου 9 του από 23.2/6 3 1987 
προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166 Δ’), καθώς και εγκατα¬ 
στάσεις ειδικής περιβαλλοντικής υποδομής που εναρμονί 
£>νται με την ανάδειξη και προστασία των φυσικών οικοσυ¬ 
στημάτων της ευρυτερης περιοχής. 

ε. Στο Ριζάρι Μαραθώνα, περιοχή υποδοχής του Σλάλου 
«α, των ^,οδεντ,κώ, „„ εγκα,αίΖεων. Ερ,οχήΏ 

ωε ΤΖΤ™ ^ Τη “ τέΑ “" τ “ ° χ “μ"«ών Α?ώΖ 
ως υπερτοπικος πολος τουρισμού - αναψυχής Σε αυτήν 

μπορεί να περιλαμβάνονται, ύστερα από την κατάρΐΓΖ 

ιδικων Σχεδίων που προβλέπονται στο άρθρο 3 οι χρήσεις 

τος (ΦΕΚ^Θβ λΤ ά™ 23 · 2/6 · 3 · 1987 προεδρικού δ,ατάγμα 
τος (ΦΕΚ 166 Δ), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 

18α του άρθρου 6 του ν. 21 60 / 1 993 (ΦΕΚ 118 Α’) με ε&Ψοε 

ση τις έξης χρήσεις: κέντρα διασκέδασης - αναψυχής γήπε- 

κ^κ Φ αζ™„“ Ρ “ ,Κ ° ΰς ^ ~ 

Κέ^οου7αΪΓλ Κ ° σμά ’ ΠεΡΙ ° Χή υΠ0δ °Χής του Ολυμπιακού 
Κέντρου Ιστιοπλοΐας και των έργων υποστήριξής του. Η πε- 

Ρ χη αυτή μετατηντέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων θα λει¬ 
τουργήσει ως υπερτοπικος πόλος αναψυχής,Ζαυταθλητι- 

ύ^η Καί Πολιτισμου · Σε αυτ Π ν μπορεί να περιλαμβάνονται 
υστέρα απο την κατάρτιση των Ειδικών Σχεδίων που προ- 

23 Τ/β'Β'198^° αΡθ χ° 3 ’ ° 1 ΧΡήσεΐς του άΡθρου 8 του από 
45.2.6.3.1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166 Δ’) όπως 

2^Χΐ ε κ μ /,Ζ,"° ρ4 Γ φο ' 8α ™“ “ο^'Γν ς 

4160/1993 (ΦΕΚ 118 Α), με εξαίρεση τις εξής χρήσεις- Εενο- 

ΟλυμΧό £ χαΐ,ό άνες τ0υ Δήμου Α χαρνών χωροθετείται το 
Ολυμπιακό Χωρίο, το οποίο μετα την τέλεση των Ολυμπια¬ 
κών Αγωνων θα αναπτυχθεί οικιστικά ως περιοχή γενικής κα 
τσικιας και ως πολεοδομικό κέντρο μΛπ^!^^ 
σεις αυτές των άρθρων 3 και 4 του από 23.2/6.3.1987 προε¬ 
δρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166 Δ’) Ρ ° Ε 

Γένι- 

Στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθήνας (Ο Α Κ Α) στο 
Ολυμπιακό Κέντρο στο Γουδί, στο στάδϊο «Γ ^αϊσκάκΞ! 

θηναϊκό Στόί^Ρ 0, 010 σΤάδί ° &Ρήνης και ΦΛίαρ ' ^0 Πανα- 
ϊο μ Σ α δΐ ° Τ σΤην α Φ ετι ΊΡ ια του Μαραθωνίου δρόμου 

Μαπί1π Ρα Ρς ’ 0X0 0λυμπιακό Σκοπευτήριο Ιίτο 

Κλε^ό γ °’ σΤ ° σΤαδΐ ° ΑΕΚ Νέαρ ΦΛαδέλφειας, στο 
^ ° Γ υ μ ναςττήριο Περιστεριού, στο Εθνικό Στάδιο Πά- 
τρας, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου, στο Καυταντζόγλειο 
Στάδιο Οεσσαλονίκης, στο Παγκρήτειο Εθνικό Στάδιο Ηοα 

λστσ^,? ιω θ Χ σε δ ° μησιμους Χώρους των περιοχών Γα- 

Απ,κήί^ίΣελ?πίτα μ0 ? 0Κλησΐά>>) ’ Άνω Λΐ0σίων και Νίκαιας 
πικης (Σελεπιτσαρι), όπως αυτοί απεικονίζονται στο διά- 

γραμμα σε κλίμακα 1 :25000, που θεωρήθηκε απάτην Προϊ¬ 
στάμενη του Οργανισμού Αθήνας κα, του οποίου αίτίτϊπο 
σε φωτοσμικρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. αυτόν στην 

β. Για την κατασκευή ή επέκταση των αθλητικών ενκατπ 
= ων της προηγούμενης πείοπώοεω^Ζϊΐ 
νοηηΐ ^ ΕγΚρΐση των περιβαλλοντικών τους όρων που 
χορηγείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλο 
ντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Πολιτισμού. 



Για το σκοπό αυτόν, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού υπο¬ 
βάλλει σχετική αίτηση, που συνοδεύεται από τα κατά νόμο 
απαιτουμενα δικαιολογητικά, στην αρμόδια για την έγκριση 
των περιβαλλοντικών όρων υπηρεσία του Υπουργείου Περι¬ 
βάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Για τις αθλη¬ 
τικές εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται ή επεκτείνονται 
στην περιοχή του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας απαιτείται 
επιπλέον γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανι¬ 
σμού Αθήνας, η οποία χορηγείται μέσα σε προθεσμία δεκα¬ 
πέντε (15) ημερών από τότε που περιέρχονται σε αυτήν τα 
σχετικά στοιχεία. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή 
δεν εμποδίζεται η πρόοδος της διαδικασίας. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 1 650/1986 
και της Κ. Υ.Α. 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678 Β’). Απαιτείται επί¬ 
σης, έκδοση οικοδομικής άδειας που χορηγείται σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 5. 

γ. Για την κατασκευή ή επέκταση των παραπάνω αθλητι¬ 
κών εγκαταστάσεων σε χώρους εντός εγκεκριμένων σχε¬ 
δίων πόλεων επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τους ισχύοντες 
ορούς και περιορισμούς δόμησης της περιοχής, καθώς και 
αποτις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού. Οι 
παρεκκλίσεις αυτές εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μετά 
απο πρόταση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και γνώ¬ 
μη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Πε¬ 
ριβάλλοντος και μπορεί να αφορούν: 1) τις αποστάσεις των 
κτιρίων απο τα όρια του οικοπέδου, καθώς και τις αποστά¬ 
σεις μεταξύ των κτιρίων και άλλων εγκαταστάσεων, 2) το συ¬ 
ντελεστή δόμησης, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
0,6, 3) το συντελεστή κατ όγκον εκμετάλλευσης, ο οποίος 
δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10,4) το ύψος, το οποίο δεν μπο¬ 
ρεί να υπερβαίνει τα 40 μέτρα, με εξαίρεση το ύψος των πυ¬ 
λωνών φωτισμού, το οποίο θα καθορίζεται από την αντίστοι¬ 
χη μελετη φωτοτεχνικής κάλυψης, 5) την κάλυψη, η οποία 
δεν μπορεί να υπερβαίνειτο 70%. Οι όροι και περιορισμοί δό- 
μησης για την ανέγερση αθλητικών εγκαταστάσεων της πε- 
ριπτώσεως α σε γήπεδα που βρίσκονται σε περιοχές εκτός 
εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και οικισμών κάτω των 2.000 
κατοίκων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περι¬ 
βάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων κατά τη διαδι¬ 
κασία του άρθρου 9 του από 6/17.10.1978 προεδρικού δια¬ 
τάγματος (ΦΕΚ 538 Δ’). 

δ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χω¬ 
ροταξίας και Δημόσιων Έργων και Πολιτισμού καθορίζονται 
χώροι υποδοχής μεμονωμένων αθλητικών εγκαταστάσεων 
που εξυπηρετούν τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων, 
ια την κατασκευή ή επέκταση των εγκαταστάσεων αυτών 
έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των περιπτώσεων β’ και γ’ της 
παραγράφου αυτής. ^ 

3. Για την προστασία και ανάδειξη της Αρχαίας Ολυμπίας και 
της ευρυτερης περιοχής της καταρτίζεται από το Υπουργείο 
Πολιτισμού ειδικό πρόγραμμα, στο οποίο περιλαμβάνονται 
ολα τα αναγκαία μέτρα, δράσεις και ενέργειες, κατά φάσεις 
και φορείς χρηματοδότησης, που επιβάλλονται κατά τις κείμε¬ 
νες διατάξεις για την προβολή της ως Παγκόσμιου Κέντρου 
των Ολυμπιακών Αγώνων. 

Άρθρο 3 

Ειδικά Σχέδια Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Περιοχών 
Ολυμπιακών Έργων 


1. Για τον ορθολογικό σχεδίασμά και την ολοκληρωμένη 
ανάπτυξη των περιοχών υποδοχής Ολυμπιακών εγκαταστά¬ 
σεων και έργων υποστήριξής τους, καταρτίζονται και εγκρί- 
νονται Ειδικά Σχέδια Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης κατά τις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου. Με τα παραπάνω σχέδια 


οριοθετούνται σε χάρτη κλίμακας 1:5000 οι περιοχές της πα¬ 
ραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου και καθορίζονται 
και εγκρίνονται ειδικότερα: ’ 

α. Οι ειδικότερες κατηγορίες Ολυμπιακών Έργων που θα 
κατασκευασθούν σε κάθε περιοχή. 

β. Οι περιβαλλοντικοί όροι, για κάθε επί μέρους έργο και τα 
ει ικοτερα μέτρα προστασίας περιβάλλοντος που απαιτού- 
νται κατα τις κείμενες διατάξεις για την πραγματοποίηση 
των Ολυμπιακών Εργων και των συνοδευτικών τους δοα- 
στηριοτήτων. ρ 

γ. Οι γενικοί και ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης που 
απαιτούνται για την ανέγερση των Ολυμπιακών εγκαταστά¬ 
σεων και των έργων υποστήριξής τους. Το μέγιστο ποσοστό 
κάλυψης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3% στην περιοχή των 
Ολυμπιακών εγκαταστάσεων στο Φαληρικό Όρμο, το 1 % 
στην περιοχή του Κωπηλατοδρομίου στο Σχοινιά και το 10% 
στην περιοχή του Σλάλομ στο Ριζάρι Μαραθώνα, στην πε¬ 
ριοχή του Ιπποδρόμου και του Ιππικού Κέντρου στο Μαρκό- 
πουλο Μεσογαίας, καθώς και στην περιοχή του Ολυμπιακού 
κέντρου Ιστιοπλοΐας στον Άγιο Κοσμά. 

Στην περιοχή του υπερτοπικού πόλου Φαλήρου (θέση Ιπ¬ 
ποδρόμου) το μέγιστο ποσοστό κάλυψης δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το ισχύον κατά το Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό 
Ο καθοριζόμενος μέσος συντελεστής δόμησης δεν επιτρέ- 
πεται να υπερβαίνει το 0,5 στην περιοχή του υπερτοπικού 
πολου Φαλήρου (θέση Ιπποδρόμου). 

Στο Ριζάρι Μαραθώνα ο μέσος καθοριζόμενος συντελε¬ 
στής δόμησης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 0,2 και στις 
περιοχές του Αγίου Κοσμά και του Ιπποδρόμου και Ιππικού 
κέντρου στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας, αντίστοιχα το 0 1 
Για την περιοχή του Φαληρικού Όρμου, ο μέσος συντελε¬ 
στής δόμησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,03 και για την 
περιοχή στο Σχοινιά, που θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος υπο¬ 
δοχής του Κωπηλατοδρομίου, το 0,01, αντίστοιχα Για τον 
υπολογισμό της μέγιστης εκμετάλλευσης και των λοιπών 
ορών και περιορισμών δόμησης η έκταση κάθε περιοχής νο¬ 
είται ως ενιαίο σύνολο. Ειδικά στο Ολυμπιακό Χωριό, οι οι¬ 
κοδομήσιμοι χώροι δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 60% 
της συνολικής έκτασης. Ο μέσος καθοριζόμενος συντελε¬ 
στής δόμησης επιτων οικοδομήσιμων χώρων του Ολυμπια¬ 
κού Χωρίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,5 και το ποσοστό 
κάλυψης το 40%. 

δ. Η γενική διάταξη των προβλεπόμενων εγκαταστάσεων 
και των συνοδευτικών τους δραστηριοτήτων, καθώς και τα 
προβλεπομενα δίκτυα υποδομής. 

ε. Οι ειδικές μεταολυμπιακές χρήσεις των Ολυμπιακών 
ργων και των συνοδευτικών τους εγκαταστάσεων και οι 
προσθετοί οροί και περιορισμοί που αποσκοπούν στον έλεν- 
χο κάθε χρήσης. 

στ. Ειδικές ζώνες προστασίας και ελέγχου γύρω από τις 
οριοθετουμενες κατά τα ανωτέρω περιοχές, στις οποίες 
μπορεί να επιβάλλονται ειδικοί όροι και περιορισμοί στις 
χρήσεις γης, στη δόμηση και στην εγκατάσταση και άσκηση 
δραστηριοτήτων και λειτουργιών. 

2. Η κίνηση της διαδικασίας κατάρτισης των παραπάνω 
σχεδίων γίνεται με πρωτοβουλία της «Οργανωτικής Επιτρο¬ 
πής των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 Α.Ε.», η οποία 
εξής^στο 21 0ργανισμό Ρυθ ύΐσπκού Σχεδίου Αθήνας τα 

α. Έκθεση γενικής περιγραφής των Ολυμπιακών Έργων 
και των συνοδευτικών αυτών εγκαταστάσεων που πρόκειται 
να πραγματοποιηθούν στην περιοχή. Σε περίπτωση κατα¬ 
σκευής έργων στον αιγιαλό και την παραλία, καθώς και σε 
συνεχόμενό ή παρακείμενο θαλάσσιο χώρο ή στον πυθμένα, 
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για τις ανάγκες τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων, η έκθεση 
πρέπει επιπλέον να περιγράφει τη σκοπιμότητα και τον τρό¬ 
πο εκτέλεσης αυτών, καθώς και τους ειδικότερους όρους 
και περιορισμούς που επιβάλλονται για λόγους ασφάλειας 
και δημόσιας ανάγκης. 

β. Τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:5000 με ενδείξεις 
των ορίων της έκτασης, καθώς και των εν γένει χρήσεων και 
δικτύων υποδομής της ευρύτερης περιοχής. 

γ. Τοπογραφικό και υψομετρικό διάγραμμα κλίμακας 1:2000 
με ενδείξεις των ειδικών εδαφομορφολογικών και γεωλογικών 
χαρακτηριστικών της έκτασης, καθώς και της καθορισμένης 
οριογραμμής αιγιαλού και παραλίας και της πρότασης καθο¬ 
ρισμού νέων οριογραμμών σε περίπτωση κατασκευής προ¬ 
σχώσεων στο θαλάσσιο χώρο, κατά τα οριζόμενο στην παρά¬ 
γραφο 4του παρόντος άρθρου. 

δ. Εκθεση για την ικανότητα ένταξης ή αφομοίωσης των 
έργων και των συνοδευτικών αυτών εγκαταστάσεων στο φυ¬ 
σικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της ευρύτερης περιο¬ 
χής, με ιδιαίτερη προσοχή σης παράκτιες, ορεινές και δασι¬ 
κές περιοχές, τις περιοχές και τα στοιχεία προστασίας της 
φύσης και του τοπίου, τις πυκνοκατοικημένες περιοχές και 
τις περιοχές και τα τοπία ιστορικής και αρχιτεκτονικής κλη¬ 
ρονομιάς. 

ε. Πρόταση για τους περιβαλλοντικούς όρους και λοιπά 
μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος που απαιτούνται για 
την πραγματοποίηση των έργων. Εάν για ορισμένα έργα ή 
δραστηριότητες απαιτείται η σύνταξη Μελέτης Περιβαλλο¬ 
ντικών Επιπτώσεων, αυτή καταρτίζεται κατά τις κείμενες δια¬ 
τάξεις και υποβάλλεται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά 
της παρούσας παραγράφου. 

στ. Σχέδιο γενικής διάταξης κλίμακας 1:1000 των Ολυ¬ 
μπιακών εγκαταστάσεων και των έργων υποστήριξής τους 
σε συνάρτηση με το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυ¬ 
ψης και το μέσο επιτρεπόμενο συντελεστή δόμησης στο σύ¬ 
νολο της έκτασης. Σε περίπτωση κατασκευής προσχώσεων 
σε θαλάσσιο χώρο, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4, 
στο σχέδιο γενικής διάταξης θα εμφαίνονται επίσης η καθο¬ 
ρισμένη γραμμή αιγιαλού και παραλίας, η πρόταση καθορι¬ 
σμού νέας οριογραμμής, καθώς και η έκταση των αναγκαίων 
προσχώσεων και οι προτεινόμενες χρήσεις τους. 

ζ. Έκθεση για την περιβαλλοντική ένταξη των χρήσεων και 
λειτουργιών που θα πραγματοποιηθούν μετά την τέλεση των 
Ολυμπιακών Αγώνων. Η έκθεση αυτή πρέπει να τεκμηριώνει 
ειδικότερα τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής εγκατάστα- 
σης, τη συμβατότητα των προτεινόμενων χρήσεων με άλλες 
ισχύουσες ή προβλεπόμενες χρήσεις, καθώς και την ικανότη¬ 
τα ένταξης ή αφομοίωσής τους στο φυσικό, πολιτιστικό και 
ανθρωπογενές περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής. 

η. Κάθε άλλο στοιχείο απαραίτητο για την περιγραφή και 
τεκμηρίωση των ρυθμίσεων της προηγούμενης παραγρά¬ 
φου. 

3. Τα σχέδια του άρθρου αυτού εγκρίνονται με προεδρικά 
διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Πε¬ 
ριβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Πολιτι¬ 
σμού, ύστερα από γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής του 
Οργανισμού Αθήνας και γνώμη του οικείου πρωτοβάθμιου 
οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης και της οικείας νομαρ¬ 
χιακής αυτοδιοίκησης. Οι γνώμες των Ο.Τ.Α. και των δύο 
βαθμών εκδίδονται και κοινοποιούνται στον Οργανισμό Αθή¬ 
νας, μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από τότε που περιέρχο¬ 
νται σε αυτούς τα σχετικά στοιχεία. Αν παρέλθει άπρακτη η 
προθεσμία αυτή, το προεδρικό διάταγμα εκδίδεται χωρίς τη 
γνώμη των παραπάνω Ο.Τ.Α.. Οι διατάξεις της παραγράφου 
2βτου δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3, καθώς και της 
παραγράφου 5 του άρθρου 4 του ν. 1650/1986, δεν έχουν 


εφαρμογή για έργα και δραστηριότητες, η έγκριση των πε¬ 
ριβαλλοντικών όρωντων οποίων γίνεται με τη διαδικασία του 
άρθρου αυτού. 

4. α. Με τα διατάγματα της προηγούμενης παραγράφου 
εγκρίνονται και οι κατά περίπτωση απαιτούμενες για την εκτέ¬ 
λεση των Ολυμπιακών Έργων προσχώσεις επί της θαλάσσης 
και οι χρήσεις αυτών, ο τρόπος κατασκευής του νέου αιγιαλού 
και η τυχόν ανάληψη της υποχρέωσης αυτής από την «Οργα¬ 
νωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004», από 
την εταιρεία του άρθρου 17 του νόμου αυτού ή από τρίτους, 
αναδόχουςτων Ολυμπιακών Έργων, καθώς και τα ειδικότερα 
μόνιμα ή προσωρινά έργα που απαιτούνται να εκτελεσθούν 
επί του αιγιαλού και της παραλίας, καθώς και επί του συνεχό¬ 
μενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου ή του πυθμένα, για 
την εξυπηρέτηση των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Στα έργα 
αυτά περιλαμβάνονται και η τοποθέτηση υποθαλάσσιων αγω¬ 
γών και καλωδίων και εν γένει ναυδέτων, πλωτών προβλητών 
και εξεδρών και η πόντιση τεχνητών υφάλων. Στις περιπτώ¬ 
σεις αυτές, τα διατάγματα της προηγούμενης παραγράφου 
προτείνονται και από τους Υπουργούς Οικονομικών και Εμπο¬ 
ρικής Ναυτιλίας, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Γενικού 
Επιτελείου Ναυτικού. Πριν από την έκδοση των ανωτέρω δια¬ 
ταγμάτων, πρέπει να υποβάλλονται οι αναγκαίες τεχνικές με¬ 
λέτες για τα έργα ή τις προσχώσεις και να καταρτίζεται μελέ¬ 
τη περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τις κείμενες διατάξεις. 
Γιατο σκοπό αυτόν, η Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών 
Αγώνων υποβάλλει σχετική αίτηση, που συνοδεύεται με τα δι- 
καιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 2, στην αρ¬ 
μόδια κατά περίπτωση κτηματική υπηρεσία, η οποία και γνω- 
μοδοτεί σχετικά μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τότε 
που περιέρχονται σε αυτήν τα παραπάνω στοιχεία. 

β. Οι διατάξεις των άρθρων 9 και 12 του α.ν. 2344/1940 δεν 
έχουν εφαρμογή για τη διενέργεια προσχώσεων επί της θα¬ 
λάσσης και την εκτέλεση έργων στον αιγιαλό και παραλία 
σης περιοχές του παρόντος άρθρου. 

5. Μετά την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων, η εγκατά¬ 
σταση έργων και δραστηριοτήτων στις περιοχές του άρ¬ 
θρου αυτού γίνεται σύμφωνα με τις ειδικές χρήσεις γης και 
τους λοιπούς όρους και περιορισμούς που καθορίζονται με 
τα προεδρικά διατάγματα των παραγράφων 3 και 4. Για την 
εγκατάσταση των έργων και δραστηριοτήτων αυτών δεν 
απαιτείται προέγκριση χωροθέτησης κατά τις διατάξεις του 
ν. 1650/1986 και της Κ.Υ.Α. 69269/5387/1990 (ΦΕΚ678 Β'). 

Η έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων των παραγράφων 3 
και 4 επέχει θέση χωροθέτησης, κατά τις διατάξεις τών πα¬ 
ραγράφων 1 έως και 4του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 
118 Α’). 

6. Οι ρυθμίσεις των προεδρικών διαταγμάτων των παρα¬ 
γράφων 3 και 4 κατισχύουν κάθε άλλης αντίθετης ή διαφο¬ 
ρετικής ρύθμισης Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, Ζωνών 
Οικιστικού Ελέγχου, σχεδίων πόλεων ή πολεοδομικών μελε¬ 
τών και σχεδίων χρήσεων γης που αφορά τις περιοχές για τις 
οποίες καταρτίζονται και εγκρίνονται Ειδικά Σχέδια κατά το 
άρθρο αυτό. 

7. Η μεταβολή της έκτασης, των ορίων και των λοιπών ρυθ¬ 
μίσεων πομ περιλαμβάνονται στα Ειδικά Σχέδια του άρθρου 
αυτού επιτρέπεται με τη διαδικασία των παραγράφων 3 και 
4, ύστερα από αιτιολογημένη αίτηση της Οργανωτικής Επι¬ 
τροπής των Ολυμπιακών Αγώνων. 

8. α. Οι διατάξεις του από 5/13.2.1979 προεδρικού διατάγ¬ 
ματος (ΦΕΚ 707 Δ’), καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διά¬ 
ταξη που αφορά καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης 
σε εκτός σχεδίου περιοχές του Νομού Αττικής, δεν έχουν 
εφαρμογή στις περιοχές που οριοθετούνται και σχεδιάζο¬ 
νται κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 

β. Οι διατάξεις της απόφασης Α1 β/8181/3.9.1986 του Υφυ- 
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πουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 
57 Β’/3.9.1986), καθώς και οι διατάξεις της απόφασης 83840/ 
3591/12.12.1986 του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημόσιων Έργων (ΦΕΚ 1 Δ’/ 5.1.1987), δεν έχουν εφαρ¬ 
μογή στην περίπτωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του * 
Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου και του Ιπποδρόμου στο Μαρ- 
κόπουλο Μεσογαίας. Με το προεδρικό διάταγμα της παρα¬ 
γράφου 3, το οποίο επέχει θέση άδειας ίδρυσης και λει¬ 
τουργίας των σταυλικών εγκαταστάσεων του Ιπποδρόμου 
και του Ιππικού Κέντρου, καθορίζονται και οι υγειονομικές 
προϋποθέσεις και όροι ίδρυσης και λειτουργίας των εγκα¬ 
ταστάσεων αυτών, καθώς και τα αναγκαία μέτρα για την 
προστασία της δημόσιας υγείας. Στην περίπτωση αυτήν, το 
προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 3 προτείνεται και από 
τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας ύστερα από γνώμη της 
αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας, που χορηγείται μέσα σε 
προθεσμία ενός (1) μηνός από τότε που περιέρχονται σε αυ¬ 
τήν τα σχετικά στοιχεία. Για το σκοπό αυτόν, η Οργανωτική 
Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων υποβάλλει στην αρμό¬ 
δια υγειονομική υπηρεσία όλα τα στοιχεία που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2, καθώς και μελέτες για τη συλλογή, απο¬ 
θήκευση, επεξεργασία και διάθεση των υγρών και στερεών 
αποβλήτων που προέρχονται από τις εγκαταστάσεις σταυ- 
λισμού. Οι μελέτες αυτές καταρτίζονται κατά τις κείμενες 
διατάξεις. 

9. Εκκρεμείς διαδικασίες σχεδιασμού και οικιστικής οργά¬ 
νωσης των περιοχών του παρόντος άρθρου, που έχουν αρ¬ 
χίσει κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, συνεχίζονται και 
ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις που τις διέπουν 
εντός πέντε (5) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νό¬ 
μου. Εάν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, εφαρ¬ 
μόζεται η ειδική διαδικασία σχεδιασμού του παρόντος άρ¬ 
θρου. Ως έναρξη διαδικασίας κατά τα προηγούμενα εδάφια 
λογίζεται ειδικότερα: 

α. Γ ια την τροποποίηση Γ ενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, 
των οποίων οι μελέτες εκπονούνται από τον Οργανισμό 
Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας, η παροχή σχετικής γνωμοδό¬ 
τησης από την Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισμού Ρυθ¬ 
μιστικού Σχεδίου Αθήνας. 

β. Για την έκδοση προεδρικού διατάγματος, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 1650/1986, η έγκριση Ει¬ 
δικής Περιβαλλοντικής Μελέτης. 

γ. Γιατην έγκριση ή τροποποίηση Ζώνης Οικιστικού Ελέγ¬ 
χου, η προβλεπόμενη στο άρθρο 29 του ν. 1337/1983 γνω¬ 
μοδότηση των οικείων δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων. 

10. Εκκρεμείς διαδικασίες έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 
Ολυμπιακών Έργων και συνοδευτικών εγκαταστάσεων, που 
έχουν αρχίσει κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, συνεχί¬ 
ζονται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με τους ορισμούς της 
παρούσας παραγράφου. Στις περιπτώσεις αυτές, ανεξάρτη¬ 
τα από την κατηγορία του αιτούμενου έργου ή δραστηριότη¬ 
τας, οι περιβαλλοντικοί όροι εγκρίνονται με κοινές αποφάσεις 
των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Λ "υόσ".; 
Έργων και Πολιτισμού και του κατά περίπτωση αρμοδίου, 
ύστερα από γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανι¬ 
σμού Αθήνας, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων 
του ν. 1650/1986 και της Κ.Υ.Α. 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678 Β'). 
Ως έναρξη διαδικασίας, κατά τα προηγούμενα εδάφια, λογί¬ 
ζεται η υποβολή, από τον ενδιαφερόμενο φορέα, αίτησης, 
που συνοδεύεται από τα κατά νόμο απαιτούμενα δικαιολογη- 
τικά, στην αρμόδια για την έγκριση των περιβαλλοντικών 
όρων υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημόσιων Έργων. Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί σε υπη¬ 
ρεσίες της οικείας Περιφέρειας ή της οικείας νομαρχιακής 
αυτοδιοίκησης διαβιβάζονται στην αρμόδια υπηρεσία του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έρ¬ 


γων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από 
τη δημοσίευση του νόμου αυτού. 

Άρθρο 4 

Πολεοδομική Οργάνωση Ολυμπιακού Χωριού 

1. Γ ιατην πολεοδόμηση της έκτασης του Ολυμπιακού Χω¬ 
ριού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου. Η 
πολεοδομική μελέτη της περιοχής συντάσσεται με πρωτο¬ 
βουλία είτε της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών 
Αγώνων «Αθήνα 2004» είτε της εταιρείας του άρθρου 17 του 
νόμου αυτού είτε νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου με 
σχετική αρμοδιότητα είτε τρίτων, στους οποίους έχει παρα- 
χωρηθεί η εκτέλεση και εκμετάλλευση των έργων, και απο- 
τελείται από: 

- το πολεοδομικό σχέδιο που συντάσσεται με βάση οριζο- 
ντιογραφικό και υψομετρικό τοπογραφικό διάγραμμα, 

- τον πολεοδομικό κανονισμό και 

- έκθεση που περιγράφει και αιτιολογεί τις προτεινόμενες 
από τη μελέτη ρυθμίσεις. 

Η πολεοδομική μελέτη περιέχει ιδίως τις ειδικές χρήσεις 
γης και τις τυχόν πρόσθετες απαγορεύσεις ή υποχρεώσεις, 
τα διαγράμματα των δικτύων υποδομής, τους ειδικούς και 
γενικούς όρους δόμησης, καθώς και τους κοινόχρηστους 
και κοινωφελείς χώρους του Ολυμπιακού Χωριού. 

2. Η πολεοδομική μελέτη εγκρίνεται ή τροποποιείται με 
προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έρ¬ 
γων, ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωρο¬ 
ταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και γνώμη του οικείου 
πρωτοβάθμιου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία 
εκδίδεται και κοινοποιείται στο Υπουργείο μέσα σε προθε¬ 
σμία ενός (1) μηνός από τότε που περιέρχεται στονΟ.Τ.Α. η 
σχετική μελέτη. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η 
πολεοδομική μελέτη εγκρίνεται χωρίς τη γνώμη του Ο.Τ.Α.. 
Η έγκριση της πολεοδομικής μελέτης έχει τις συνέπειες 
έγκρισης σχεδίου πόλεως κατά τις διατάξεις του ν.δ. της 
17.7/16.8.1923. 

3. Η εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης γίνεται με πρω¬ 
τοβουλία και ευθύνη των φορέων της παραγράφου 1 του άρ¬ 
θρου αυτού. Μετά την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης οι 
προαναφερόμενοι φορείς προβαίνουν στην εκτέλεση των 
έργων διαμόρφωσης του χώρου, καθώς και στην εκτέλεση 
των έργων υποδομής, όπως αυτά προβλέπονται στην πολε¬ 
οδομική μελέτη. 

Άρθρο 5 

Εκτέλεση Ολυμπιακών Έργων, έργων υποδομής 
και συναφών οικοδομικών έργων 

1. α. Οι μελέτες και τα σχέδια των Ολυμπιακών Έργων, των 
έργων υποδομής και ανέγερσης των συναφών κτιριακών και 
γενικά οικοδομικών εγκαταστάσεων που καλύπτουν τις ανά¬ 
γκες υποδομής στις περιοχές υποδοχής των Ολυμπιακών 
Έργων, συντάσσονται και εκτελούνται από την «Οργανωτι¬ 
κή Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε.» εί¬ 
τε από την εταιρεία του άρθρου 17 του νόμου αυτού είτε από 
τρίτους στους οποίους έχει παραχωρηθεί κατά τις κείμενες 
διατάξεις η εκμετάλλευση των έργων. 

β. Οι οικοδομικές άδειες για τα έργα αυτά χορηγούνται 
από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημό¬ 
σιων Έργων, μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την υποβολή 
των σχετικών μελετών και σχεδίων στην αρμόδια υπηρεσία 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 
Έργων. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωρο¬ 
ταξίας και Δημόσιων Έργων που δημοσιεύεται στην Εφημε¬ 
ρίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται οι απαραίτητες μελέτες, 
σχέδια και λοιπά δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν 
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για την έκδοση των οικοδομικών αδειών των παραπάνω έρ¬ 
γων, η αρμόδια ή οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου για 
τον έλεγχο των μελετών και σχεδίων, ο χρόνος ισχύος και η' 
διαδικασία αναθεώρησης των αδειών, καθώς και κάθε άλλη 
λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. 

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμό¬ 
ζονται και για την έκδοση οικοδομικών αδειών κατασκευής ή 
επέκτασης αθλητικών εγκαταστάσεων που ανήκουν στην 
αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και στις 
οποίες θα διεξαχθούν Ολυμπιακά Αθλήματα, σύμφωνα μετά 
ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του 
παρόντος νόμου. 

3. Δεν προσμετρώνται στην κάλυψη των οικοπέδων και γη¬ 
πέδων που χρησιμοποιούνται για την ανέγερση Ολυμπιακών 
αθλητικών εγκαταστάσεων οι υπαίθριοι αγωνιστικοί χώροι. 

4. Στις περιοχές και στους χώρους υποδοχής Ολυμπιακών 
εγκαταστάσεων που χωροθετούνται κατά το άρθρο 2 του νό¬ 
μου αυτού, καθώς και σε κοινόχρηστους χώρους της ευρύτε¬ 
ρης περιοχής της Αθήνας, επιτρέπεται η ανέγερση ή η τοπο¬ 
θέτηση προσωρινών λυόμενων κατασκευών για τις ανάγκες 
διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων, όπως κλιμάκων, δια¬ 
δρόμων, κεκλιμένων επιπέδων, στεγάστρων, αποχωρητηρίων, 
περιπτέρων, τεντών, πάγκων, μετά από προηγούμενη έγκριση 
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έρ¬ 
γων. Στην εγκριτική απόφαση καθορίζονται οι απαιτήσεις 
ασφάλειας και αισθητικής που πρέπει να πληρούν οι κατα¬ 
σκευές και εγκαταστάσεις αυτές, καθώς και ο χρόνος διατη- 
ρήσεώς τους. Για τις παραπάνω κατασκευές και εγκαταστά¬ 
σεις δεν απαιτείται οικοδομική άδεια, ούτε αυτές προσμετρώ- 
νται στην κάλυψη των οικοπέδων ή γηπέδων που 
χωροθετούνται κατά το άρθρο 2 του παρόντος νόμου. 

5. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Πολιτισμού και των κατά 
περίπτωση αρμόδιων Υπουργών ορίζονται τα έργα εξωτερι¬ 
κής υποδομής που είναι απαραίτητα για την εξυπηρέτηση 
των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων και των έργων υποστήρι¬ 
ξής τους, καθώς και τα Υπουργεία και οι οργανισμοί του ευ¬ 
ρύτερου δημόσιου τομέα που είναι υποχρεωμένοι να τα 
εκτελέσουν. Ως έργα εξωτερικής υποδομής θεωρούνται κυ¬ 
ρίως τα δίκτυα Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., ύδρευσης, καθώς και οι οδοί 
προσπέλασης και οι κόμβοι σύνδεσης των περιοχών υποδο¬ 
χής Ολυμπιακών εγκαταστάσεων με το εθνικό και επαρχιακό 
οδικό δίκτυο και με το βασικό οδικό δίκτυο της Πρωτεύου¬ 
σας. Οι αρμόδιοι για τα έργα αυτά φορείς, ανεξάρτητα από 
τα εκάστοτε προγράμματάτους, πρέπει να τα εκτελούν κατ’ 
απόλυτη προτεραιότητα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
Αρθρο 6 

Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις για την εκτέλεση 
των Ολυμπιακών Έργων 

1. Η παρ.16 του άρθρου 2 του ν.2598/1998 «Οργάνωση 
των Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 (ΦΕΚ 66 Α’/ 
24.3.1998)», αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«16. Επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων ή 
η σύσταση επ’ αυτών εμπραγμάτων δικαιωμάτων για την 
εκτέλεση έργων και εγκαταστάσεων, που εξυπηρετούν την 
τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, αμέσως (όπως 
Ολυμπιακό Χωριό, ιππόδρομος, ιππικό κέντρο, κέντρο κωπη¬ 
λασίας, κέντρα ραδιοτηλεόρασης, αθλητικά κέντρα και εγκα¬ 
ταστάσεις κ.λπ.) ή εμμέσως (ιδίως διάνοιξη, διαπλάτυνση, 
βελτίωση οδών και κυκλοφοριακών κόμβων εντός ή εκτός ρυ¬ 
μοτομικού σχεδίου, απόκτηση χώρων υποστήριξης αθλητι¬ 
κών κέντρων ή εγκαταστάσεων και συμπληρωματικών αυ¬ 


τών). Ο σκοπός των παραπάνω αναγκαστικών απαλλοτριώ¬ 
σεων θεωρείται δημόσιας ωφέλειας. Οι απαλλοτριώσεις αυ¬ 
τές κηρύσσονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο¬ 
μικών, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δη¬ 
μόσιων Έργων, υπέρ της ανώνυμης εταιρείας «Οργανωτική 
Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε.» ή του Ελ¬ 
ληνικού Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτι¬ 
κού δικαίου ή φυσικών προσώπων και με δαπάνη του υπέρ ου 
η απαλλοτρίωση ή άλλως του προσώπου που αναφέρεται 
στην πράξη κήρυξης. Ειδικά για το Ολυμπιακό Χωριό, στην 
περίπτωση που ο φορέας ανάπτυξης του έργου είναι ολικώς 
ή μερικώς νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), η 
απαλλοτρίωση κηρύσσεται με κοινή απόφαση των ως άνω 
Υπουργών και του εποπτεύοντοςτο Ν.Π.Δ.Δ. Υπουργού. Στις 
παραπάνω απαλλοτριώσεις που θεωρούνται κατεπείγουσες 
και μείζονος σημασίας, μπορεί να εφαρμόζονται οι διατάξεις 
του άρθρου 2 παρ. 2 του ν.δ. 797/1971.» 

2 . Ακίνητα ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου ή νομικών 
προσώπων δημοσίου δικαίου, με εξαίρεση τις ιδιοκτησίες ορ¬ 
γανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, Ιερών Ναών, Ιερών Μονών 
και Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α. Ε. I.), εφόσον πρό¬ 
κειται να χρησιμοποιηθούν και μόνο κατά το μέρος που κρίνο- 
νται αναγκαία για την εκτέλεση των Ολυμπιακών Έργων και 
εγκαταστάσεων, δεν απαλλοτριώνονται αλλά παραχωρούνται 
δωρεάν κατά χρήση για την εκτέλεση των έργων. 

3. Ακίνητα που απαλλοτριώθηκαν για την κατασκευή των 
έργων θεωρείται ότι εκπλήρωσαν το σκοπό της απαλλο¬ 
τρίωσης, με τη χρησιμοποίησή τους κατά τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες. Τα απαλλοτριούμενα ακίνητα, με τον όρο ότι θα 
χρησιμοποιηθούν οπωσδήποτε για το σκοπό της απαλλο¬ 
τρίωσης, μπορούν να μεταβιβαστούν κατά κυριότητα από 
τον υπέρ ου η απαλλοτρίωση, σε ιδιωτικούς φορείς και πριν 
την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων και να χρησιμοποιη¬ 
θούν ελευθέρως μετά την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων 
για τις προβλεπόμενες χρήσεις. Η παράδοση της χρήσης 
των ακινήτων στους νέους κυρίους θα γίνει μετά την τέλεση 
των Ολυμπιακών Αγώνων. 

4. α) Η ανάκληση της συντελεσμένης απαλλοτρίωσης για 
ακίνητα μη χρησιμοποιηθέντα, μερικώς ή ολικώς, επιτρέπε¬ 
ται, εφόσον υπάρχει αίτημα του ιδιοκτήτη ή των καθολικών 
του διαδόχων, εντός τριετίας από την τέλεση των Ολυμπια¬ 
κών Αγώνων ή εντός πενταετίας, μόνον εφόσον συναινεί ο 
υπέρ ου η απαλλοτρίωση. Η διαδικασία ανάκλησης και η επι- 
στρεπτέα αποζημίωση προσδιορίζονται κατά το άρθρο 12 
του ν.δ. 797/1971, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρ¬ 
θρο 6 παράγραφος 19 του ν. 2160/1993. 

β) Η αποζημίωση επιστρέφεται εφάπαξ μέσα σε έξι (6) μή¬ 
νες, από την επίδοση στον καθ’ ου η απαλλοτρίωση ιδιοκτήτη, 
της απόφασης καθορισμού της επιστρεπτέας αποζημίωσης. 
Εάν η συνολική κατά ακίνητο επιστρεπτέα αποζημίωση υπερ¬ 
βαίνει τα πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές, δύναται, 
ύστερα από αίτηση του τέως ιδιοκτήτη ή των καθολικών δια¬ 
δόχων του, να επιστραφεί το επιπλέον ποσό το πολύ σε τέσ¬ 
σερις ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις, της καθεμιάς όχι μικρό¬ 
τερης των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών. Οι δό¬ 
σεις είναι έντοκες με ετήσιο επιτόκιο 6%. 

γ) Η αίτηση ανάκλησης συντελεσμένης απαλλοτρίωσης σε 
εξ αδιαιρέτου ακίνητα, εφόσον δεν υποβάλλεται από το σύ¬ 
νολο των εξ αδιαιρέτου μερίδων, πρέπει να συνοδεύεται από 
συμβολαιογραφική δήλωση των αιτούντων ότι αποδέχονται 
με το ίδιο τίμημα (επιστρεπτέα αποζημίωση) ατελώς την 
προς αυτούς παραχώρηση καιτων υπολοίπων εξ αδιαιρέτου 
ποσοστών. Προηγουμένως καλούνται από τους αιτούντες οι 
αναγνωρισθέντες δικαιούχοι αποζημίωσης και εάν δεν 
υπάρχει απόφαση αναγνώρισης οι εικαζόμενοι δικαιούχοι, 
να δηλώσουν προς τη διεύθυνση απαλλοτριώσεων του 
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Υπουργείου Οικονομικών αν επιθυμούν την ανάκληση της 
απαλλοτρίωσης. Οι εικαζόμενοι πρέπει να αποδείξουν το 
εμπράγματο δικαίωμά τους. 

5. Η δίκη του προσδιορισμού της αποζημίωσης στις ρυμοτο¬ 
μικές απαλλοτριώσεις και η συντέλεση της απαλλοτρίωσης 
επισπεύδεται κατά τις διατάξεις του παρόντος από τον οικείο 
φορέα ή πρόσωπο της παρ. 16 του άρθρου 2 του ν. 2598/1998, 
όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, καθώς και από κάθε 
πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον. 

Οι κηρυχθείσες αναγκαστικές απαλλοτριώσεις εντός ρυ¬ 
μοτομικού σχεδίου για κοινόχρηστους ή κοινωφελείς χώ¬ 
ρους, επισπεύδονται κατάτις διατάξειςτου παρόντος νόμου 
από τον υπόχρεο φορέα αυτών ή πρόσωπο της παρ. 16 του 
άρθρου 2 του ν. 2598/1998, όπως τροποποιείται με τον πα¬ 
ρόντα νόμο, εφόσον κρίνεται αυτό αναγκαίο από την 
Ο .Ε.Ο.Α. Αθήνα 2004, με απόφαση του Δ.Σ. της, για την επί¬ 
σπευση εκτέλεσης των έργων και τη διευκόλυνση τέλεσης 
των Ολυμπιακών Αγώνων. 

6 . Συμπληρωματικώς στις απαλλοτριώσεις του νόμου αυ¬ 
τού εφαρμόζονται οι διατάξεις της διαδικασίας των αναγκα¬ 
στικών απαλλοτριώσεων (ν.δ. 797/1971), όπως κάθε φορά 
ισχύουν, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του νόμου 
αυτού. 

7. Αν μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού δεν έχουν συ¬ 
νταχθεί τα κτηματολογικά στοιχεία του άρθρου 2 παράγρα¬ 
φος 1 του ν.δ. 797/1971, μπορεί να εφαρμόζεται η διάταξη 
του άρθρου 2 παράγραφος 2 του ίδιου νομοθετικού διατάγ¬ 
ματος, πλην του τελευταίου εδαφίου αυτής. 

8 . Αν ο αριθμός των εικαζόμενων ιδιοκτητών και εμπράγμα¬ 
των δικαιούχων είναι μεγαλύτερος των πενήντα (50), περίλη¬ 
ψη της κατά την παράγραφο 1 του νόμου αυτού απαλλοτριω- 
τικής πράξης, με μνεία του ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε και 
αναφορά στην τοποθεσία και κτηματική περιοχή των απαλλο- 
τριουμένων, δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των 
Αθηνών ή του νομού όπου γίνεται η απαλλοτρίωση, σε δύο συ¬ 
νεχόμενα ημερήσια φύλλα τους. Η πράξη κήρυξης αναγκα¬ 
στικής απαλλοτρίωσης επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή 
στον δήμαρχο ή στον πρόεδρο κοινότητας και τοιχοκολλάται 
στο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα της κτηματικής περιοχής 
όπου βρίσκονται τα απαλλοτριούμενα ακίνητα. Για την τοιχο¬ 
κόλληση συντάσσεται σχετική πράξη από το γραμματέα του 
δήμου ή της κοινότητας ή άλλως γίνεται τοιχοκόλληση από δι¬ 
καστικό επιμελητή. 

Η τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων επέχει θέση ατομι¬ 
κής γνωστοποίησης της απαλλοτριωτικής πράξης, για καθέ- 
ναν που αξιώνει δικαιώματα στα απαλλοτριούμενα ακίνητα. 

9. Η προθεσμία για την άσκηση αίτησης ακύρωσης κατά 
της απαλλοτριωτικής πράξης ενώπιον του Συμβουλίου της 
Επικράτειας (Σ.τ.Ε.), από οποιονδήποτε προβάλλει εμπράγ¬ 
ματα δικαιώματα στα απαλλοτριούμενα, ορίζεται σε τριάντα 
(30) ημέρες, αρχόμενη ειδικώς για τους αναφερομένους 
στην προηγούμενη παράγραφο από την επόμενη της τελευ¬ 
ταίας από τις παρακάτω ενέργειες, της δημοσίευσης σε 
εφημερίδα, της κοινοποίησης στον δήμαρχο ή πρόεδρο κοι¬ 
νότητας, της τοιχοκόλλησης στο δημοτικό ή κοινοτικό κατά¬ 
στημα. 

Η αίτηση ασκείται με κατάθεσή της στη γραμματεία του 
Συμβουλίου της Επικράτειας. Η διοίκηση ειδοποιείται εγ- 
γράφως (αμέσως) με τον προσφορότερο τρόπο (ιδίως με 
κοινοποίηση επιδιδόμενη με όργανο της διοίκησης, τηλε¬ 
γράφημα, τέλεξ και ΡΑΧ) από τη γραμματεία του Συμβουλί¬ 
ου της Επικράτειας και υποχρεούται να αποστείλει στο Συμ¬ 
βούλιο της Επικράτειας με δημόσιο όργανο και απόδειξη πα¬ 
ραλαβής, το φάκελο της προσβαλλόμενης πράξης σε οκτώ 
(8) ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση. 

10. Η συζήτηση της αίτησης ακύρωσης ορίζεται το ταχύ¬ 


τερο δυνατόν, πάντως δε όχι αργότερα από είκοσι (20) ημέ¬ 
ρες από την άσκησή της, η κλήτευση για εμφάνιση κατά τη 
συζήτηση επιδίδεται πριν από επτά (7) ημέρες από τη δικά¬ 
σιμο, η δε απόφαση εκδίδεται υποχρεωτικώς σε τριάντα (30) 
ημέρες από τη συζήτησή της. Αναβολή της υπόθεσης επι¬ 
τρέπεται για σοβαρό λόγο μόνο μια φορά και σε δικάσιμο 
εντός οκτώ (8) ημερών. Παρέμβαση μπορεί να ασκηθεί το 
αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν τη συζήτηση και κοινοποιεί¬ 
ται είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν τη συζήτηση. Η κοινοποί¬ 
ηση της αίτησης από το δικαστήριο στους έχοντες έννομο 
συμφέρον να παρέμβουν μπορεί να γίνει πριν από επτά (7) 
ημέρες από τη δικάσιμο. 

11. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης της απόφασης κήρυξης 
της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης στην επιτροπή αναστολών 
του Συμβουλίου της Επικράτειας, εξετάζεται σε οκτώ (8) ημέ¬ 
ρες από την κατάθεσή τους, με τον όρο της αποστολής του 
σχετικού φακέλου. Η δικάσιμος για την αίτηση αναστολής ορί¬ 
ζεται κατά την κατάθεση της αίτησης. Τρεις (3) ημέρες πριν τη 
συζήτηση επιδίδεται κλήση για εμφάνιση προς τη διάδικο αρ¬ 
χή, επιμελεία του αιτούντος. Η Διοίκηση ειδοποιείται αμέσως 
από τη γραμματεία του Συμβουλίου της Επικράτειας και υπο- 
χρεούται να αποστείλει αμέσως με δημόσιο όργανο και από¬ 
δειξη παραλαβής το σχετικό φάκελο στο γραμματέα του Συμ¬ 
βουλίου της Επικράτειας. Η απόφαση εκδίδεται εντός πέντε 
(5) ημερών από την εξέταση της αίτησης αναστολής. 

12. Η τυχόν χορηγούμενη αναστολή εκτέλεσης της από¬ 
φασης κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης δεν ανα¬ 
στέλλει τη διαδικασία δικαστικού προσδιορισμού της προ¬ 
σωρινής αποζημίωσης. 

Άρθρο 7 

Κλήτευση διαδίκων και σύντμηση προθεσμιών 

1. Για τις απαλλοτριώσεις που κηρύσσονται κατά την παρ. 
16 του άρθρου 2 του ν. 2598/1998, όπως αντικαθίσταται με 
το νόμο αυτόν: 

α. Αν δεν έχει τηρηθεί η προδικασία των άρθρων 15 και 16 
του ν.δ. 797/1971, εφαρμόζεται το άρθρο 18Α του ν.δ. 
797/1971, που προστέθηκε μετο άρθρο 34του ν. 2040/1994, 
όπως τροποποιείται με το νόμο αυτόν. 

β. Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοικος αλλοδαπής, γνω¬ 
στής διεύθυνσης, η κλήτευσή του για να παραστεί κατά τη δι¬ 
κάσιμο μόνο της δίκης του δικαστικού προσδιορισμού της 
προσωρινής αποζημίωσης, γίνεται με επίδοση αντιγράφου 
της αίτησης, με κλήση να παραστεί κατά τη συζήτηση δεκα¬ 
πέντε (15) ημέρες, πριν από τη δικάσιμο, με οποιονδήποτε 
τρόπο, ιδία με αρμόδιο όργανο της χώρας διαμονής του ή 
από τις προξενικές αρχές ή με συστημένη επιστολή, τηλε¬ 
γράφημα, τέλεξ και ΡΑΧ. 

γ. Κάθε ενδιαφερόμενος κάτοικος εξωτερικού, που δεν ει¬ 
δοποιήθηκε κατά τον παραπάνω τρόπο ή που δεν κατέστη 
δυνατόν να παραστεί κατά τη συζήτηση, δικαιούται να ζητή¬ 
σει αυτοτελώς, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη 
δημοσίευση της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου, 
τον επανακαθορισμό της προσωρινής αποζημίωσης, χωρίς 
η νέα δίκη να εμποδίζει τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης με 
την παρακατάθεση της προσωρινής αποζημίωσης που 
προσδιορίστηκε δικαστικά. 

δ. Προκειμέναυ για ενδιαφερομένους αγνώστων στοιχεί¬ 
ων ή αγνώστου διαμονής, κατά τον κτηματολογικά πίνακα, η 
κλήτευση γίνεται με δημοσίευση περίληψης που διαλαμβά¬ 
νει την απόφαση κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, το 
ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύεται, την τοποθεσία και την κτημα¬ 
τική περιοχή των ακινήτων, το σκοπό της απαλλοτρίωσης, το 
δικαστήριο, την ημερομηνία της δίκης και το αίτημα, σε δύο 
ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών ή του νομού όπου γίνε¬ 
ται η απαλλοτρίωση, σε δύο συνεχόμενα ημερήσια φύλλα 
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τους, δεκαπέντε (15) ημέρες πριν τη δικάσιμο. Η κλήτευση 
κατά την παράγραφο αυτήν δεν κινεί την προθεσμία του άρ¬ 
θρου 19 παρ. 2 εδ. β’ του ν.δ. 797/1971 για τους μη παρα- 
στάντες. 

2. Στην παρ. 5 του άρθρου 18 του ν.δ. 79711971, προστί¬ 
θεται το εξής εδάφιο: 

«Γιια τις απαλλοτριώσεις που αφορούν την εκτέλεση Ολυ¬ 
μπιακών Έργων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 6 παρ. 1 
του παρόντος νόμου, σε περίπτωση αναβολής της συζήτη¬ 
σης της αίτησης, νέα δικάσιμος και ώρα προσδιορίζεται αμέ¬ 
σως από το δικαστήριο, μέσα στις επόμενες δεκαπέντε (15) 
ημέρες, στην οποία χωρίς κλήτευση εμφανίζονται οι κλητευ- 
θέντες, οι παραστάντες και οι παρεμβάντες ενδιαφερόμε¬ 
νοι, συντασσομένου σχετικού πρακτικού. Το δικαστήριο δια- 
τάσσει συγχρόνως, όπως με επιμέλεια του αιτούντος γίνει 
επίδοση αντιγράφου της αίτησης πέντε (5) ημέρες πριν από 
τη νέα δικάσιμο, με επίδοση κλήσης για εμφάνιση μόνο προς 
τους μη κλητευθέντες, μη παραστάντες και μη παρεμβάντες 
ενδιαφερομένους. Η αίτηση κηρύσσεται απαράδεκτη για τους 
μη κλητευθέντες.» 

3. Για τις απαλλοτριώσεις του παρόντος νόμου: 

α) η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 
18Ατουν.δ. 797/1971 δεν εφαρμόζεται καιβ) στην περίπτω¬ 
ση δ’ της παρ. 2 του άρθρου 18Α του ν.δ. 797/1971 προστί¬ 
θεται το εξής εδάφιο: 

«Στις περιπτώσεις αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινή¬ 
των που προορίζονται για την εκτέλεση Ολυ μπιακών Έργων, 
όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος νό¬ 
μου, η εκτίμηση της αξίας τους γίνεται από τον Προϊστάμε¬ 
νο της Δ.Ο.Υ., στην περιφέρεια της οποίας κείνται τα απαλ- 
λοτριούμενα και πριν από την κήρυξη της απαλλοτρίωσης, 
το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή 
της σχετικής αίτησης, από την Ο.Ε.Ο.Α. - Αθήνα 2004 ή τον 
υπέρ ου η απαλλοτρίωση ή τον ανάδοχο του έργου. Σε περί¬ 
πτωση παρέλευσης άπρακτης της δεκαπενθήμερης προθε¬ 
σμίας, η σχετική έκθεση συντάσσεταιτο αργότερο εντός δέ¬ 
κα (10) ημερών, από μηχανικό οριζόμενο από το Γενικό 
Γραμματέα Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλο¬ 
ντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.», 

γ) σε κάθε περίπτωση εκτίμησης από το δικαστήριο συγκρι¬ 
τικών στοιχείων αξίας ακινήτων της περιοχής των απαλλοτρι- 
ουμένων, χρόνου μεταγενέστερου της ανάθεσης τέλεσης των 
Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην Αθήνα (Σεπτέμβριος 
1997), το δικαστήριο υποχρεούται να ερευνήσει αν η επελθού- 
σα αύξηση οφείλεται στην εξαγγελία ή τη μελλοντική εκτέλε¬ 
ση των προγραμματισθέντων στην περιοχή έργων και να μην 
τη λάβει υπόψη. Το Δικαστήριο κατά την ελεύθερη εκτίμηση 
των αποδείξεων για τον προσδιορισμό της τιμής μονάδας απο¬ 
ζημίωσης των απαλλοτριούμενων ακινήτων, συνεκτιμά και τα 
προκύπτοντα από τους φακέλους του φόρου μεγάλης ακίνη¬ 
της περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.). 

- 4. α) Οι προθεσμίες του άρθρου 18 του ν.δ. 797/1971 και 
του παρόντος νόμου τηρούνται απαρεγκλίτως, οι δε σχετι¬ 
κές υποθέσεις προσδιορίζονται και δικάζονται καθ’ υπέρβα¬ 
ση του ορισμένου αριθμού υποθέσεων κατά δικάσιμο, που 
τυχόν έχει αποφασισθεί από τις Ολομέλειες των Δικαστη¬ 
ρίων. Οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις δημοσιεύονται, κα¬ 
θαρογράφονται και υπογράφονται κατά απόλυτη προτεραι¬ 
ότητα εντός τριάντα (30) ημερών από τη συζήτηση. 

β) Οι προϊστάμενοι των δικαστηρίων και των διοικητικών 
υπηρεσιών έχουν υποχρέωση να μεριμνούν ιδιαιτέρως για 
την τήρηση των προθεσμιών των άρθρων 1, 2 και 3 του πα¬ 
ρόντος, των άρθρων 18, 18Α και 27 παρ. 3 του ν δ. 797/1971, 
όπως αντικαθίστανται ή συμπληρώνονται με τον παρόντα 
νόμο, ενεργουντες άλλως αμελλητί τα οριζόμενα στο άρθρο 
30 παρ. 2 του ίδιου νομοθετικού διατάγματος. 


5. Με την ίδια απόφαση που καθορίζεται η προσωρινή απο¬ 
ζημίωση, διατάσσεται πάντοτε και η αποβολή των κατόχων, 
νομέων και ιδιοκτητών των απαλλοτριουμένων και κάθε άλ¬ 
λου τρίτου που έλκει τα δικαιώματά του από αυτούς, με τον 
όρο της προηγούμενης κατάθεσης της προσωρινής αποζη¬ 
μίωσης, που δικαστικά καθορίστηκε. 

6 . Λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσης των έρ¬ 
γων και εγκαταστάσεων για τις οποίες κη ρύσσονται οι απαλ¬ 
λοτριώσεις, η συντέλεση της απαλλοτρίωσης επέρχεται μό¬ 
νο με την παρακατάθεση ή καταβολή της αποζημίωσης, χω¬ 
ρίς να απαιτείται δημοσίευση της σχετικής ειδοποίησης στο 
ΦΕΚ. 

7. Σε περίπτωση άρνησης του κατόχου, νομέα ή ιδιοκτήτη 
να επιτρέψει την κατάληψη, η κατά την παράγραφο 5 του άρ¬ 
θρου αυτού απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου εκτε- 
λείται με βάση αντίγραφό της, κατά τις διατάξεις του Κώδικα 
της Πολιτικής Δικονομίας, μετά είκοσι τέσσερις (24) ώρες από 
την επίδοση επικυρωμένου αντιγράφου της με επιταγή προς 
εκτέλεση, συγκοινοποιουμένου και επικυρωμένου αποσπά¬ 
σματος του πίνακα παρακατάθεσης της αποζημίωσης, που 
αφορά το συγκεκριμένο ακίνητο. Σε περιπτώσεις ακινήτων 
στα οποία υπάρχουν κατοικίες ή επαγγελματικές εγκαταστά¬ 
σεις, η εκτέλεση της παραπάνω απόφασης επιτρέπεται μετά 
παρέλευση δέκα (10) ημερών από την κατά τα παραπάνω επί¬ 
δοση αντιγράφου της με επιταγή προς εκτέλεση. 

8 . α) Αίτηση αναστολής εκτέλεσης κατά της απόφασης του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου που διατάσσει την αποβολή επι¬ 
τρέπεται μόνο στην περίπτωση που δεν έχει παρακατατεθεί η 
προσωρινή αποζημίωση για το συγκεκριμένο ακίνητο του αι- 
τούντος. Η από παραδρομή παράλειψη παρακατάθεσης, κα¬ 
τά τις περιστάσεις, ασήμαντου χρηματικού ποσού της προ¬ 
σωρινής αποζημίωσης, δεν αποτελεί λόγο αίτησης αναστο¬ 
λής της αποβολής. 

β) Η αίτηση αναστολής εκτέλεσης δικάζεται εντός πέντε 
(5) ημερών από την κατάθεσή της, κατά τη διαδικασία των 
ασφαλιστικών μέτρων, μετά από επίδοση αντιγράφου της 
στον καθ’ ου η αίτηση, πριν από σαράντα οκτώ (48) ώρες. Η 
απόφαση εκδίδεται εντός τριών (3) ημερών από τη συζήτη¬ 
ση της αίτησης. 

9. Κανένα τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο δεν επιτρέπεται 
κατά των αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου, κα¬ 
θορισμού της προσωρινής αποζημίωσης και αποβολής των 
κατόχων, νομέων ή ιδιοκτητών. 

Άρθρο 8 

Κτηματογράφηση και αναγνώριση δικαιούχων 

1. Στις απαλλοτριώσεις που κηρύσσονται κατά την παρ. 16 
του άρθρου 2 του ν. 2598/1998, όπως αντικαθίσταται με το 
άρθρο 6 παρ. 1 του νόμου αυτού: 

α) Η προβλεπόμενη στο άρθρο 24 του ν.δ. 797/1971 κτη- 
ματογράφηση δεν είναι αναγκαία, αν στην πράξη της απαλ¬ 
λοτρίωσης γίνεται μνεία ότιτο κτηματολογικό διάγραμμα και 
ο κτηματολογικός πίνακας έχουν συνταχθεί επιμελώς. 

Αν οι ενδιαφερόμενοι διαφωνούν με τα στοιχεία του κτημα- 
τολογικού πίνακα και διαγράμματος, μπορούν από την κήρυ¬ 
ξη της απαλλοτρίωσης, με αίτησή τους στην αρχή που θεώ¬ 
ρησε τα κτηματολογικά στοιχεία ή άλλως σε κάθε περίπτωση 
στη Διεύθυνση Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλ¬ 
λοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων να ζητήσουν τη 
διόρθωσή τους υποβάλλοντες τους σχετικούς τίτλους. Η 
διόρθωση αυτή μπορεί να γίνει μέχρι και τη συζήτηση της αί¬ 
τησης αναγνώρισης δικαιούχων. Στις περιπτώσεις που παρα- 
λείπεται η διαδικασία της κτηματογράφησης, οι δικαιούχοι 
αποζημίωσης υποχρεούνται να προσκομίσουν στη δίκη ανα¬ 
γνώρισης δικαιούχων, πιστοποιητικό ανυπαρξίας δικαιωμά¬ 
των του Δημοσίου. 
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β) Η αίτηση διόρθωσης των κτηματολογικών στοιχείων δεν 
αναστέλλει τη διαδικασία προσδιορισμού και συντέλεσης 
της απαλλοτρίωσης. 

. γ) Αντίγραφα των γενόμενων διορθώσεων διαβιβάζονται 
και στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γρα¬ 
φείο για να ενεργήσει τα νόμιμα. 

δ) Αν στην πράξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης δεν γίνε¬ 
ται μνεία ότιτα κτηματολογικά στοιχεία έχουν συνταχθεί επι- 
μελώς, η προβλεπόμενη διαδικασία κτηματογράφησης μπο¬ 
ρεί να κινηθεί αμέσως μετά την κήρυξή της, η δε προεργασία 
της καιπριντην κήρυξή της με το διορισμό κτηματογραφού- 
ντος μηχανικού. Ως μηχανικός της κτηματογράφησης μπο¬ 
ρεί να ορισθεί και ιδιώτης διπλωματούχος τοπογράφος της 
επιλογής του υπέρ ου η απαλλοτρίωση ή των μελετητικών 
γραφείων ή των προς εκτέλεση των έργων εταιρειών, του 
οποίου τα έξοδα και η αμοιβή, αν δεν έχουν ορισθεί διαφο¬ 
ρετικά, βαρύνουν τον υπόχρεο αποζημίωσης. 

Η θεώρηση και διόρθωση των στοιχείων της κτηματογρά- 
φησης γίνεται από τη Διεύθυνση Δημόσιων Έργων του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έρ¬ 
γων ή κατ’ εντολή της από άλλη δημόσια τεχνική υπηρεσία, 
σε δέκα (10) ημέρες από την παράδοσή τους. 

ε) Ο αρμόδιος Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας 
κατά το άρθρο 24 παρ. 4 του ν.δ. 797/1971, υποβάλλει, χω¬ 
ρίς καθυστέρηση, το πόρισμα έρευνας για την τυχόν ύπαρ¬ 
ξη δικαιωμάτων του Δημοσίου, για να καταχωρηθεί στην έκ¬ 
θεση κτηματογράφησης. 

στ) Η προθεσμία σύνταξης και αποστολής της κτηματογρά- 
φησης με την έκθεση του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπη¬ 
ρεσίας, στο Μονομελές Πρωτοδικείο της τοποθεσίας των ακι¬ 
νήτων, ορίζεται τρεις (3) μήνες, μη παρατεινόμενη, αρχόμενη 
από τον ορισμό του μηχανικού της κτηματογράφησης κατά το 
άρθρο 24 του ν.δ. 797/1971. 

ζ) Σε περίπτωση παραβίασης της παραπάνω τρίμηνης 
προθεσμίας, δικαιούχοι δικαιούνται να ζητήσουν την ανα¬ 
γνώρισή τους αυτοτελώς με αίτησή τους στο Μονομελές 
Πρωτοδικείο, προσκομίζοντας έκθεση ανυπαρξίας δικαιω- 
μάτωντου Δημοσίου. 

η) Ή αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, στην 
οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά η απόφαση κήρυξης της 
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, υποχρεούται να χορηγήσει 
βεβαίωση για την ύπαρξη ή ανυπαρξία δικαιωμάτων του Δη¬ 
μοσίου, σε δεκαπέντε (15) ημέρες απάτην υποβολή της σχε¬ 
τικής αίτησης, άλλως το δικαστήριο χωρεί στη διαδικασία 
αναγνώρισης και χωρίς τη σχετική βεβαίωση, με την προ¬ 
σκομιδή βεβαίωσης της μη έκδοσής της. 

2. α) Η αναγνώριση των δικαιούχων γίνεται σε δικάσιμο 
που ορίζεται από τον πρόεδρο του δικαστηρίου, εντός είκο¬ 
σι πέντε (25) ημερών από την κατάθεση της σχετικής αίτη¬ 
σης. Αντίγραφο της αίτησης με την πράξη και με κλήση για 
εμφάνιση κοινοποιείται δέκα (10) ημέρες πριν από τη δικά¬ 
σιμο, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρ¬ 
θρου 27 του ν.δ. 797/1971. 

β) Προκειμένου για τους κατοίκους αλλοδαπής ή αγνώ¬ 
στων στοιχείων ή αγνώστου διαμονής κατά τον κτηματολο- 
γικό πίνακα, για την κλήτευσή τους εφαρμόζεται αναλόγως 
η διάταξη του εδαφίου δ’ της παραγράφου 1 του προηγού¬ 
μενου άρθρου του νόμου αυτού. 

γ) Κάθε διαφορά αποζημίωσης από παραλείψεις και ανα¬ 
κρίβειες των κτηματολογικών στοιχείων, χωρίς να επηρεάζει 
τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης, δικάζεται από το Μονο¬ 
μελές Πρωτοδικείο, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατά¬ 
ξεων των εργατικών διαφορών του Κώδικα Πολιτικής Δικο¬ 
νομίας. Στην περίπτωση άσκησης έφεσης το δικαστήριο δι¬ 


καιούται, με προδικαστική του απόφαση, να διατάξει τη διε¬ 
νέργεια γραπτής πραγματογνωμοσύνης από έναν πραγμα- 
τογνώμονα. Νέα συζήτηση της υπόθεσης ορίζεται με την 
απόφαση σε ορισμένη δικάσιμο, εντός δύο (2) μηνών από τη 
δημοσίευσή της. Ο πραγματογνώμονας υποχρεούται, εντός 
ενός (1) μηνός από την επίδοση σε αυτόν της απόφασης, να 
ορκιστεί Και να καταθέσει την πραγματογνωμοσύνη του. Κα¬ 
τά της απόφασης του Εφετείου δεν χωρεί ένδικο μέσο. 

3. α. Οι διατάξεις του άρθρου 1 και του άρθρου 2 παρά¬ 
γραφοι 3 και 4 του ν. 809/1978 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων τι- 
νών αφορώντων εις τας αναγκαστικός απαλλοτριώσεις 
προς δημιουργία πολιτικού αεροδρομίου Σπάτων», εφαρμό¬ 
ζονται αναλόγως και στις απαλλοτριώσεις του παρόντος νό¬ 
μου της κτηματικής περιοχής Μεσογαίας. 

β. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 809/1978 για τις απαλλο¬ 
τριώσεις της ίδιας ως άνω κτηματικής περιοχής αντικαθί¬ 
σταται ως ακολούθως: 

«1. Κάθε πρόσωπο που αξιώνει δικαίωμα στα απαλλοτριού- 
μενα, εφόσον στερείται των κατά νόμο απαιτούμενων τίτλων, 
προσκομίζει στο δικαστήριο υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
του ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους - πολίτη κ.λπ.» ότι αστός 
και οι δικαιοπάροχοίτου ασκούν στο ακίνητο, με διάνοια κυρί¬ 
ου ή δικαιούχου εμπραγμάτου δικαιώματος, νομή από είκοσι 
(20) τουλάχιστον χρόνια, χωρίς διεκδίκηση από το Δημόσιο 
και ένορκη γι’ αυτό βεβαίωση δύο τουλάχιστον μαρτύρων 
ενώπιον του Ειρηνοδίκη ή του Συ μβολαιογράφου. 

Στις δίκες του άρθρου αυτού, αντίγραφο της πράξης 
προσδιορισμού δικασίμου ή της σχετικής αίτησης αναγνώ¬ 
ρισης δικαιούχων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
κοινοποιείται και προς το δήμαρχο ή πρόεδρο της κοινότη- 
ταςτης κτηματικής περιφέρειας του ακινήτου δέκα (10) ημέ¬ 
ρες πριν τη συζήτηση. 

Αντίγραφο της πράξης ή αίτησης με μέριμνα του δημάρ¬ 
χου ή προέδρου της κοινότητας, χωρίς καθυστέρηση, τοι- 
χοκολλάται στο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα για να λά¬ 
βει γνώση κάθε ενδιαφερόμενος.» 

Άρθρο 9 

Δικαστική δαπάνη 

1. Στις δίκες προσδιορισμού της αποζημίωσης των ανα¬ 
γκαστικών απαλλοτριώσεων για την εκτέλεση των Ολυμπια¬ 
κών Έργων του άρθρου 2 παρ. 16 του ν. 2598/1998, όπως 
τροποποιείται με το νόμο αυτόν, η επιδικαζόμενη από τα δι¬ 
καστήρια δικαστική δαπάνη, συμπεριλαμβανομένης και της 
αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου των δικαιούχων απο¬ 
ζημίωσης, βαρύνειτον υπόχρεο αποζημίωσης. Η αμοιβή του 
δικηγόρου υπολογίζεται σε ποσοστό 1/3 των ελάχιστων 
ορίων των αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων, στις περιπτώ¬ 
σεις που υπολογίζεται με βάση το αντικείμενο της δίκης, με 
ανώτατο όριο αμοιβής δικηγόρου κατά δικαιούχο δύο εκα¬ 
τομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000) δραχμές. 

2. Η αμοιβή του δικηγόρου στις παραπάνω απαλλοτριώ¬ 
σεις υπόκειται στο 1/3 της προβλεπόμενης παρακράτησης 
υπέρ του διανεμητικού λογαριασμού του οικείου Δικηγορι¬ 
κού Συλλόγου. 

Άρθρο 10 

Παρακατάθεση αποζημίωσης και αμοιβές 
πραγματογνωμόνων 

Στις απαλλοτριώσεις που κηρύσσονται κατά την παρ. 16 
του άρθρου 2 του ν. 2598/1998, όπως αντικαθίσταται με τον 
παρόντα νόμο, εφαρμόζονται τα εξής: 

1. Η παρακατάθεση της αποζημίωσης στο Ταμείο Παρα¬ 
καταθηκών και Δανείων συνοδεύεται υποχρεωτικώς: ί) από 
την απόφαση προσδιορισμού της αποζημίωσης, ϋ) από πί¬ 
νακα παρακατάθεσης κατά διαιρετή ιδιοκτησία, που περί- 
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λαμβάνει την αποζημίωση για το έδαφος και χωριστά για τα 
συστατικά και ϋί) από τον κτηματολογικό πίνακα και το κτη- 
ματολογικό διάγραμμα. 

2. Τα έξοδα και η αμοιβή των πραγματογνωμόνων βαρύ¬ 
νουν τον υπόχρεο αποζημίωσης, προσδιορίζονται από το 
Εφετείο και κατατίθενται υποχρεωτικώς στο Ταμείο Παρα¬ 
καταθηκών και Δανείων, μαζί με την οριστική αποζημίωση. 
Αν κατά την απόφαση του Εφετείου δεν υφίσταται υποχρέ¬ 
ωση καταβολής διαφοράς οριστικής αποζημίωσης, τα έξο¬ 
δα και η αμοιβή των πραγματογνωμόνων κατατίθενται από 
τον υπόχρεο αποζημίωσης, εντός ενενήντα (90) ημερών από 
την κοινοποίηση της απόφασης που τα προσδιορίζει. Η από¬ 
φαση του Δικαστηρίου ως προς τα έξοδα και την αμοιβή του 
πραγματογνώμονα δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα. Αν επήλθε 
ανάκληση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, χωρίς να εκ- 
δοθεί απόφαση για την οριστική αποζημίωση και σε κάθε πε¬ 
ρίπτωση που δεν εξεδόθη απόφαση του Εφετείου, αλλά έχει 
διενεργηθεί η πραγματογνωμοσύνη, τα έξοδα και η αμοιβή 
των πραγματογνωμόνων καθορίζονται από το Μονομελές 
Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των εργατικών διαφορών 
του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η απόφαση του Εφετείου 
δεν υπόκειται σε ένδικο μέσο. 

Άρθρο 11 

Προσωρινή χρήση ακινήτων 

1. Η εταιρεία ή οι ανάδοχοι εκτέλεσης των έργων και εγκα¬ 
ταστάσεων των Ολυμπιακών Αγώνων μπορούν να κάνουν 
χρήση προσωρινώς ακινήτων που δεν έχουν απαλλοτριωθεί 
και ανήκουν στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., εφόσον είναι 
αναγκαία για την εκτέλεση ή επίσπευση των έργων, χωρίς 
υποχρέωση αποζημίωσης ή άλλο τέλος, εκτός από την υπο¬ 
χρέωση αποκατάστασης των τυχόν ζημιών και επαναφοράς 
των ακινήτων που χρησιμοποιήθηκαν στην προγενέστερή 
τους κατάσταση. 

2 . α) Για τη χρήση ιδιωτικών ακινήτων για τους ίδιους πα¬ 
ραπάνω σκοπούς οφείλεται αποζημίωση που καθορίζεται 
από το κατά τόπο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο, εφαρ- 
μοζομένων αναλόγως των διατάξεων εργατικής διαδικασίας 
του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η προθεσμία κλήτευσης 
με επίδοση αντιγράφου του δικογράφου γίνεται τουλάχι¬ 
στον δέκα (10) ημέρες πριν από τη δικάσιμο. Αναβολή της 
συζήτησης επιτρέπεται μόνο μία φορά σε δικάσιμο εντός δε¬ 
καημέρου. 

β) Το δικαστήριο προσδιορίζει την αποζημίωση και δια- 
τάσσει συγχρόνως με την ίδια απόφασή του, την αποβολή 
των κατόχων, με τον όρο καταβολής ή παρακατάθεσης της 
αποζημίωσης που προσδιορίστηκε δικαστικά. Η απόφαση 
δημοσιεύεται, καθαρογράφεται και υπογράφεται σε ένα (1) 
μήνα από τη συζήτηση και είναι προσωρινά εκτελεστή. Η 
απόφαση του Εφετείου δεν υπόκειται σε ένδικο μέσο. 

γ) Η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου εκτελείται 
με βάση αντίγραφό της και επίδοση επιταγής για εκτέλεση 
πριν τρεις (3) ημέρες, μόνο μετά την καταβολή ή παρακατά¬ 
θεση του δικαστικά προσδιορισμένου ποσού της αποζημίω¬ 
σης. Αίτηση αναστολής ή αναβολής της εκτέλεσης, εφόσον 
δεν αναφέρεται στην πληρότητα της δικαστικά καθορισμέ¬ 
νης αποζημίωσης, δεν επιτρέπεται. 

δ) Διάδικοι στις διαφορές του παρόντος άρθρου είναι, ο δι¬ 
καιούχος της αποζημίωσης, ο ανάδοχος εκτέλεσης του έρ¬ 
γου, που είναι και ο υπόχρεος αποζημίωσης και η «Ο.Ε.Ο.Α. 

- Αθήνα 2004». 

ε) Η αποζημίωση αυτή μπορεί να αναπροσαρμόζεται με 
απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου κάθε διετία που 
διαρκεί η χρήση των ιδιοκτησιών. 

3. Σε περίπτωση που τα αναφερόμενα στο άρθρο αυτό ακί¬ 
νητα είναι μισθωμένα σε τρίτους, οι σχετικές συμβάσεις μί¬ 


σθωσης λύονται προώρως ή αναστέλλονται, κατά παρέκκλι¬ 
ση από οποιαδήποτε άλλη διάταξη νόμου, μετά από τρίμηνη 
έγγραφη προειδοποίηση από την Εταιρεία Αθήνα 2004 ή 
τους αναδόχους εκτέλεσης των έργων και εγκαταστάσεων, 
προς τους εκμισθωτές και τους μισθωτές. Για την πρόωρη 
αυτή λύση των μισθώσεων οφείλεται αποζημίωση στους μι¬ 
σθωτές, που ισούται με έξι (6) μηνιαία μισθώματα. 

4. Τα εκάστοτε αναγκαία δημόσια ή ιδιωτικά ακίνητα για 
προσωρινή χρήση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που δη¬ 
μοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την οποία 
ορίζεται ο υπόχρεος αποζημίωσης και μπορεί να ρυθμίζο¬ 
νται οποιαδήποτε θέματα σχετικά με την εφαρμογή της πα¬ 
ρούσας διάταξης. 

5. Η διάνοιξη υπογείων σηράγγων στο επιβαλλόμενο από 
τις τεχνικές ανάγκες βάθος, κατά την εκτέλεση έργων αμέ¬ 
σως ή εμμέσως εξυπηρετούντων την τέλεση των Ολυμπια¬ 
κών Αγώνων, γίνεται χωρίς την υποχρέωση καταβολής απο¬ 
ζημίωσης στους κυρίους των υπερκείμενων ακινήτων, με την 
προϋπόθεση ότι δεν θα παραβλάπτεται η συνήθης εκμετάλ¬ 
λευση των ακινήτων αυτών. Σε περίπτωση που υφίσταται 
υποχρέωση αποζημίωσης εφαρμόζεται αναλόγως η διάταξη 
της παραγράφου 2του παρόντος άρθρου. Οι κύριοι ή νομείς 
και κάτοχοι, από οποιαδήποτε αιτία, των ακινήτων υποχρε- 
ούνται να επιτρέπουν τη διάνοιξη των υπόγειων σηράγγων 
και κάθε τι αναγκαίο για την κατασκευή, χρήση, επισκευή και 
συντήρησή τους, ανεξάρτητα από τις τυχόν αξιώσεις απο¬ 
ζημίωσης. 

Άρθρο 12 

Ανάκληση παραχώρησης της χρήσης ακινήτων 
του Δημοσίου 

1 . α) Διοικητικές πράξεις με τις οποίες παραχωρήθηκαν 
κατά χρήση ακίνητα κυριότητας του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή 
επιχειρήσεων ή οργανισμών του δημόσιου τομέα ή Ο.Τ.Α., 
σε οποιαδήποτε Ν.Π.Δ.Δ. ή οργανισμό και επιχείρηση του 
Δημοσίου ή δημόσια υπηρεσία, Ο.Τ.Α. ή φυσικά ή Ν.Π.Ι.Δ. ή 
σε περίπτωση που ιδιωτικά ακίνητα επιτάχθηκαν, από τα 
αναφερόμενα παραπάνω πρόσωπα ή υπηρεσίες, από την 
ισχύ του νόμου αυτού, ανακαλούνται αυτοδικαίως οι σχετι¬ 
κές πράξεις παραχώρησης ή επίταξης, χωρίς την έκδοση ει¬ 
δικής ανακλητικής απόφασης, κατά το μέρος που η έκταση 
που παραχωρήθηκε ή επιτάχθηκε προορίζεται αμέσως ή εμ¬ 
μέσως για την εκτέλεση έργων ή εγκαταστάσεων, αναγκαί¬ 
ων για την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων. 

β) Εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από έγγραφη ει¬ 
δοποίηση της «Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών 
Αγώνων Αθήνα 2004 Α.Ε.», οι αρμόδιοι φορείς της Διοίκησης 
υποχρεούνται να εκδώσουν διαπιστωτική πράξη ανάκλησης 
για τα ακίνητα του προηγούμενου εδαφίου, ορίζοντας τις λε¬ 
πτομέρειες παράδοσης της κατοχής των ακινήτων για τις 
ανάγκες εκτέλεσης των έργων κατά τις υποδείξεις της πα¬ 
ραπάνω επιτροπής. 

2. Μετά την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης της Διοίκη¬ 
σης, οι κατέχοντες τα ακίνητα υποχρεούνται στην παράδο¬ 
ση της κατοχής τους στην «Ο.Ε.Ο.Α. Αθήνα, 2004 Α.Ε.» ή 
τους αναδόχους εκτέλεσης των εργασιών το ταχύτερο, ανα¬ 
λόγως της φύσης των εγκαταστάσεων, εντός προθεσμίας 
τασσομένης εγγράφως από την Αθήνα 2004 Α.Ε., όχι όμως 
μικρότερης των τεσσάρων (4) μηνών, που μπορεί να παρα- 
ταθεί μία μόνο φορά κατά δύο (2) μήνες. 

3. Σε περίπτωση άρνησης απόδοσης της χρήσης των ακι¬ 
νήτων, η «Ο.Ε.Ο.Α. Αθήνα 2004» δύναται να επιληφθεί της 
κατοχής των ακινήτων με τη διαδικασία των διακατοχικών 
διαφορών (άρθρο 22 παρ. 1 του ν. 1539/1938 «περί προστα¬ 
σίας των δημοσίων κτημάτων»), εφαρμοζομένης αναλόγως. 



Η ανακοπή ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών κατά της από¬ 
φασης του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, δεν αναστέλλει την 
εκτελεσή της. ' 

4. Οι αξιώσεις αποζημίωσης των προσώπων του πρώτου 
εδάφιου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου (πλην 
φυσικών προσώπων ή Ν.Π.Ι.Δ.) για τα έξοδα μετεγκατάστα¬ 
σης, κανονίζονται διοικητικώς, άλλως τα δικαιούχο πρόσω¬ 
πα μπορούν να προσφύγουν στα αρμόδια δικαστήρια, χωρίς 
οι αξιώσεις αυτές να αποτελούν λόγο αναβολής παράδοσης 
της χρήσής των ακινήτων. Αξιώσεις αποζημίωσης φυσικών 
προσώπων ή Ν.Π.Ι.Δ. ή οργανισμών και επιχειρήσεων του 
δημοσίου τομέα από την παραπάνω αιτία, εφόσον αναφέρο- 
νται σε ακίνητα αναγκαία για την εκτέλεση των έργων ή 
εγκαταστάσεων τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων, εφόσον 
δεν επιλύονται συμβιβαστικώς, εκδικάζονται κατά τη διαδι- 
κασία της παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου του 
παρόντος νόμου. 

Άρθρο 13 

Μεταβιβάσεις ακινήτων 

Η μεταβίβαση με ελεύθερες συμβάσεις ακινήτων, αμέσως 
ή εμμέσως προοριζομένων για την εκτέλεση έργων και εγκα¬ 
ταστάσεων αναγκαίων για την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώ¬ 
νων, στην «Ο.Ε.Ο.Α. Αθήνα 2004» ή τους φορείς εκτέλεσης 
αυτών, απαλλάσσεται κάθε φόρου ή τέλους ή εισφοράς για 
τη μεταβίβαση, η αμοιβή δετών συμβολαιογράφων και των 
δικηγόρων περιορίζεται στο μισό των ελάχιστων νόμιμων 
προβλεπόμενων ορίων. 

Άρθρο 14 

Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας 

1. Για την εκτέλεση των έργων που εξυπηρετούν τη διορ¬ 
γάνωση και λειτουργία των Ολυμπιακών Αγώνων, όπως αυ¬ 
τά ειδικότερα καθορίζονται με τα προεδρικά διατάγματα του 
άρθρου 3 παρ. 3 και 4 του παρόντος νόμου, επιτρέπεται η 
παραχώρηση στην Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών 
Αγώνων «Αθήνα 2004» ή στην εταιρεία του άρθρου 17 του 
νόμου αυτού ή σε τρίτους, που αναλαμβάνουν την εκτέλεση 
και εκμετάλλευση των Ολυμπιακών Έργων, του δικαιώμα¬ 
τος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, συνεχόμενου ή παρακείμε¬ 
νου Θαλάσσιου χώρου ή του πυθμένα. Η παραχώρηση αυτή 
μπορεί να περιλαμβάνει και απλή χρήση αιγιαλού και παρα¬ 
λίας για την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών των έργων 
αυτών και διενεργείται μόνο μετά την έκδοση των προεδρι¬ 
κών διαταγμάτων του άρθρου 3 του παρόντος νόμου και 
σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που καθορίζονται σε 
αυτά. Η παραχώρηση αυτή θεωρείται δημόσιας ωφέλειας 
και γίνεται με απόφασητων Υπουργών Οικονομικών, Πολιτι¬ 
σμού και Εμπορικής Ναυτιλίας. Η απόφαση, στην οποία κα¬ 
θορίζονται και οι λοιποί όροι της παραχώρησης, εκδίδεται 
μετά από αίτηση της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπια¬ 
κών Αγώνων ή της εταιρείας του άρθρου 17 του νόμου αυ- 
του ή τρίτων, που έχουν αναλάβει την εκτέλεση και εκμετάλ¬ 
λευση των Ολυμπιακών Έργων και σύμφωνη γνώμη του Γε¬ 
νικού Επιτελείου Ναυτικού. Η κατά τα ανωτέρω 
παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης του αιγιαλού και της 
παραλίας δεν πρέπει να εμποδίζει την ελεύθερη πρόσβαση 
των πολιτών στη θάλασσα. 

2. Τα ακίνητα που δημιουργούνται από τη μετατόπιση 
προς τη θάλασσα του ορίου του αιγιαλού, λόγω εκτέλεσης 
των κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 3 εγκρινόμενων έρ¬ 
γων ή προσχώσεων, καταγράφονται ως δημόσια κτήματα 
και περιέρχονται στην ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου. 

Τα ακίνητα αυτά, εφόσον είναι αναγκαία για τη λειτουργία 
των Ολυμπιακών Έργων σύμφωνα με τα οριζόμενα στα προ¬ 
εδρικά διατάγματα του άρθρου 3, με την απόφαση της προη¬ 


γούμενης παραγράφου μπορεί να παραχωρούνται κατά 
χρηση η να εκμισθώνονται στην Οργανωτική Επιτροπή των 
Ολυμπιακών Αγωνων ή στην εταιρεία του άρθρου 17 του νό¬ 
μου αυτου ή σετρίτους, που αναλαμβάνουν την εκτέλεση και 
εκμετάλλευση των έργων. 

Το αντάλλαγμα χρήσης, και το μίσθωμα καθορίζονται από 
την αρμόδια κτηματική υπηρεσία και ανταποκρίνονται στις 
τρεχουσες μισθωτικές αξίες της περιοχής. 

3. Η κατά οποιονδήποτε τρόπο χρήση από τρίτους των πα- 
ραχωρουμενων ή εκμισθούμενων κατά την προηγούμενη 
παραγραφο εκτάσεων απαγορεύεται, εφόσον η χρήση αυτή 
παρεμποδίζει την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο έγι¬ 
νε η παραχώρηση ή προκαλεί ζημίες. Οι αρμόδιες δημόσιες 
υπηρεσίες είναι υποχρεωμένες να εκδίδουν τις αναγκαίες δι¬ 
οικητικές πράξεις και διαταγές, ώστε να παρέχεται στους 
κατα τα ανωτέρω παραχωρησιούχους ή μισθωτές αποτελε¬ 
σματική προστασία. 

4. α. Για τη δημιουργία και λειτουργία τουριστικού λιμένα 
σκαφών αναψυχής στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού 
Ιστιοπλοϊκού Κέντρου στον Άγιο Κοσμά μετά την τέλεση των 

Ολυμπιακών Αγώνων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθοου 
αυτού. 

β. Στην απόφαση παραχώρησης της παραγράφου 1 περι¬ 
λαμβάνονται και όλα εκείνα τα στοιχεία που αναφέρονται 
στο άρθρο 31 παρ. 7του ν. 2160/1993. Η απόφαση αυτή πα¬ 
ράγει ολα τα έννομα αποτελέσματα της σύμβασης παραχώ¬ 
ρησης του άρθρου 31 παρ. 7 του ν. 2160/ 1993. Το ετήσιο 
ανταλλαγμα καταβάλλεται στο Ελληνικό Δημόσιο κατά τα ει¬ 
δικότερα οριζόμενα στην απόφαση παραχώρησης. 

γ. Οι οικοδομικές άδειες χορηγούνται κατά τη διαδικασία 
του άρθρου 5. Οι λοιπές άδειες χορηγούνται από τις αρμό¬ 
διες υπηρεσίες μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα 
(60) ημερών από τότε που υποβάλλονται σε αυτές τα απα¬ 
ραίτητα σχέδια, μελέτες και λοιπά δικαιολογητικά. Οι άδειες 
εκδιδονται είτε για λογαριασμό της Οργανωτικής Επιτροπής 
των Ολυμπιακών Αγώνων «Αθήνα 2004» είτε της εταιρείας 
του άρθρου 17 είτε τρίτων στους οποίους έχει παραχωρηθεί 
η εκτέλεση και εκμετάλλευση του έργου. 

δ. Η άδεια λειτουργίας του έργου χορηγείται κατά την πα¬ 
ράγραφο 8του άρθρου 31 του ν. 2160/1993. Μετά την έκδο¬ 
ση της άδειας λειτουργίας, οι υποχρεώσεις των αναδοχών 
και κάθε σχετικό θέμα διέπονται από τις διατάξεις του ν. 
2160/1993, του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 3 και 
τους όρους της απόφασης παραχώρησης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ 2004» 

ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Αρθρο 15 

Θέματα προσωπικού και Ολυμπιακών Υπευθύνων 

1. Η παράγραφος 15 του άρθρου 2 του ν. 2598/1998 (ΦΕΚ 
66 Α’) αντικαθίσταται αφ’ ης ίσχυσε ως εξής: 

«15. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και του 
αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού επιτρέπεται η από¬ 
σπαση στην Εταιρεία, ύστερα από εισήγηση του Διευθύνο- 
ντος Συμβούλου της, προσωπικού που απασχολείται με 
οποιαδήποτε σχέση σε υπηρεσίες και φορείςτου κατ’ άρθρο 
1 παρ. 6 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α’) δημόσιου τομέα. Η 
απόσπαση αυτή ισχύει για ορισμένο χρόνο και μπορεί να 
ανανεώνεται. Ως απόσπαση για ορισμένο χρόνο λογίζεται 
και η απόσπαση μέχρι τη λύση και θέση της Εταιρείας υπό 
εκκαθάριση. Στην τελευταία περίπτωση η απόσπαση μπορεί 
να διακοπεί κατά πάντα χρόνο με εισήγηση του Διευθύνο- 
ντος Συμβούλου της Εταιρείας, μετά από αίτηση του απο- 
σπασθεντος ή και ανεξάρτητα από αυτήν. 
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Το σύνολο των πόσης «ρύσεως αποδοχών που λαμβάνουν 
οι αποσπώμενοι καθορίζεται από την Εταιρεία και καταβάλ¬ 
λεται εξ ολοκλήρου από αυτήν. Ο χρόνος της απόσπασης 
θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για κάθε συ¬ 
νέπεια στην υπηρεσία ή το φορέα προέλευσης του αποσπα- 
σθέντος. Οι αποσπώμενοι συνεχίζουν υποχρεωτικά την 
ασφάλισή τους στα ταμεία ασφάλισης των υπηρεσιών ή φο¬ 
ρέων προέλευσής τους και οι εισφορές ασφαλισμένου και 
εργοδότη υπολογίζονται επί των αποδοχών του τελευταίου 
πριν απάτην απόσπαση μηνός, όπως αυτές θα διεμορφώνο- 
ντο κάθε φορά, εάν παρέμεναν στην οργανική τους θέση. Οι 
εισφορές του εργοδότη βαρύνουν από της αποσπάσεως την 
Εταιρεία.» 

2. Στο τέλος της παραγράφου 17 του άρθρου 2 του ν. 
2598/1998 (ΦΕΚ 66 Α’) προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: 

«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Οικο¬ 
νομικών, μπορεί εξαιρετικά και για την κάλυψη κατεπειγου- 
σών αναγκών να επιτραπεί η πρόσληψη προσωπικού απευ¬ 
θείας από το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, σε πο¬ 
σοστό όχι ανώτερο του πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου 
των υπαλλήλων της. Τα θέματα υπηρεσιακών μεταβολών 
του προσωπικού ρυθμίζονται από τον οικείο Κανονισμό της 
Εταιρείας.» 

3. Μετάτηνπαράγραφο 20του άρθρου 2του ν: 2598/1998 
(ΦΕΚ 66 Α’) προστίθεται νέα με αριθμό 21, που έχει ως εξής: 

«21. α. Με υπουργικές αποφάσεις, που εκδίδονται εντός 
μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ορίζεται σε 
κάθε συναρμόδιο Υπουργείο «Ολυμπιακός Υπεύθυνος», ως 
υπεύθυνος χειρισμού, διεκπεραίωσης και εν γένει υποστή¬ 
ριξης των σχετικών με την Ολυμπιακή διοργάνωση θεμάτων. 

β. Συνιστάται στο Υπουργείο Πολιτισμού ειδική υπηρεσία 
μετον τίτλο «Ειδική Γ ραμματεία Ολυμπιακών Αγώνων 2004», 
η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Πολιτισμού. 

Η συνιστώμενη ειδική υπηρεσία έχει ως σκοπό την υπο¬ 
στήριξη της Διυπουργικής Επιτροπής γιατους Ολυμπιακούς 
Αγώνες και το συντονισμό των υπηρεσιών των Υπουργείων 
και των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, 
των οποίων οι αρμοδιότητες σχετίζονται με την προετοιμα¬ 
σία και την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. 

Για την πραγματοποίηση του παραπάνω σκοπού η συνι- 
στώμενη ειδική υπηρεσία στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 
της, συνεργάζεται με τους Ολυμπιακούς Υπεύθυνους και τις 
αρμόδιες υπηρεσίες και μπορεί να ζητεί πληροφορίες, να 
μεριμνά για την έκδοση κανονιστικών πράξεων και να παρα¬ 
κολουθεί την εφαρμογή των μέτρων που αποφασίζονται από 
τα αρμόδια όργανα. 

Συνιστάται θέση Ειδικού Γραμματέα με βαθμό α' ή β' των 
ειδικών θέσεων, ο οποίος προΐσταται της συνιστώμενης 
υπηρεσίας και διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτι¬ 
σμού. Συνιστώνται επίσης τρεις θέσεις μετακλητών υπαλλή¬ 
λων. 

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Δι¬ 
οίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργού Πολιτισμού 
μπορεί να συσταθούν έως πέντε συνολικά θέσεις ειδικού 
επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου 
χρόνου. Η πρόσληψη σης θέσεις αυτές γίνεται με απόφα¬ 
ση του Υπουργού Πολιτισμού σύμφωνα με το 
ν. 2190/1994. 

Στη συνιστώμενη ειδική υπηρεσία μπορεί να αποσπώνται 
έως δέκα υπάλληλοι κάθε κατηγορίας για χρονικό διάστημα 
δύο ετών, που μπορεί να παρατείνεται, υπάλληλοι του 
Υπουργείου Πολιτισμού και υπηρεσιών άλλων Υπουργείων, 
των οποίων οι αρμοδιότητες σχετίζονται με το σκοπό της ει¬ 
δικής αυτής υπηρεσίας. 

Ο Ειδικός Γραμματέας που προΐσταται της ειδικής υπηρε¬ 


σίας υποβάλλει στον Υπουργό Πολιτισμού κάθε τετράμηνο 
έκθεση, στην οποία αναφέρονται οι δραστηριότητες της 
υπηρεσίας αυτής, διαπιστώσεις σε σχέση με την πρόοδο 
των έργων και διαδικασιών που σχετίζονται με τους Ολυ¬ 
μπιακούς Αγώνες του 2004 και σχετικές προτάσεις. 

Με απόφαση του Πρωθυπουργού, μπορεί να ρυθμίζονται, 
εφόσον είναι αναγκαίο, ειδικότερα θέματα που αφορούν τον 
τρόπο συνεργασίας μεταξύ της συνιστώμενης υπηρεσίας 
και των λοιπών υπηρεσιών των Υπουργείων και των φορέων 
του δημόσιου τομέα. 

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Πολιτισμού 
μπορεί να ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με την οργάνωση 
και τη λειτουργία της παραπάνω υπηρεσίας. 

Η συνιστώμενη με τον παρόντα νόμο υπηρεσία καταργεί- 
ται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση 
του Υπουργού Πολιτισμού. Με το διάταγμα αυτό ρυθμίζο¬ 
νται τυχόν θέματα που προκύπτουν από την κατάργηση της 
υπηρεσίας αυτής. 

γ. Η διάρκεια των μισθώσεων ακινήτων στις οποίες προ¬ 
βαίνει η Εταιρεία ορίζεται συμβατικά κατά παρέκκλιση της 
διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 34/1995 (ΦΕΚ 30 
Α’). 

δ. Όπου στο άρθρο αυτό γίνεται αναφορά στους Ολυ¬ 
μπιακούς Αγώνες του 2004, νοούνται και οι «Παραολυμπια- 
κοί.» 

4. Η περίπτωση IV της παραγράφου 2 εδάφ. β’ του άρθρου 
1 του ν. 2598/1998 (ΦΕΚ 66 Α’) αντικαθίσταται ως εξής: 

«IV. Ο Πρόεδρος και τέσσερα μέλη του Συμβουλίου Από¬ 
δημου Ελληνισμού που ορίζονται από το Προεδρείο του, κα¬ 
θώς και ο Πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής Κύπρου». 

Άρθρο 16 

Ελεγκτική Επιτροπή 

Στην παράγραφο 12 του άρθρου 2 του ν. 2598/1998 (ΦΕΚ 
66 Α’) προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: 

«Η Ελεγκτική Επιτροπή: α) Εδρεύει στο κεντρικό κατάστη¬ 
μα της εταιρείας, όπου της παρέχεται κάθε δυνατή διευκό¬ 
λυνση και υποστήριξη για την εκτέλεση του έργου της, έχει 
δε πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την 
αποτελεσματική άσκηση του ελέγχου. Έγκυρα μπορεί να 
συνεδριάζει για διάσκεψη και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, β) 
Προεδρεύεται από το κάθε φορά ανώτερο ή αρχαιότερο στο 
βαθμό μέλος της. Η ιδιότητα των δικαστικών λειτουργών ως 
μελών της Επιτροπής, η θητεία των οποίων λήγει με την εκ¬ 
καθάριση της Εταιρείας, δεν επηρεάζεται από την προαγω¬ 
γή ή συνταξιοδότησή τους, ούτε οι μεταβολές αυτές αποτε¬ 
λούν λόγο αντικατάστασής τους, γ) Διέπεται κατά τα λοιπά 
από ης αρχές λειτουργίας των συλλογικών οργάνων. 

Με τον προβλεπόμενο στο πρώτο εδάφιο τρόπο ορίζονται 
ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη για να αναπληρώνουν τα 
τακτικά όταν απουσιάζουν ή κωλύονται, καθώς και δύο δικα¬ 
στικοί λειτουργοί του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με βαθμό ειση¬ 
γητή και δύο πτυχιούχοι υπάλληλοι αυτού, που προτείνονται 
από την Επιτροπή, για την επικούρηση του έργου της. Στον 
Πρόεδρο και τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής χορηγείται 
ειδική αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοι¬ 
νή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού, και 
η οποία καταβαλλεται από την Εταιρεία. Με την ίδια απόφα¬ 
ση, η παραπάνω ειδική αποζημίωση μπορεί να επεκτείνεται 
και στους ως άνω εισηγητές και υπαλλήλους του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου.» 

Άρθρο 17 

Ίδρυση Εταιρείας Κατασκευής Ολυμπιακών Έργων 

Στο τέλος της παραγράφου 19 του άρθρου 2 του 
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V. 2598/1998 (ΦΕΚ 66 Α’), προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: 

«Για την κατασκευή των ειδικών τεχνικών έργωντηςπαρ. 5 
περ. ε’ του άρθρου αυτού, μπορεί να συσταθεί ανώνυμη 
εταιρεία με μόνο ιδρυτή το Ελληνικό Δημόσιο. Οι διατάξεις 
της παρ. 6 περ. ε'καιτωνπαρ. 10 έως 17 του άρθρου αυτού 
ισχύουν και εν προκειμένω, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά 
των κοινών περί ανώνυμων εταιρειών διατάξεων. 

Από και δια της καταχώρησης στο μητρώο ανωνύμων εται¬ 
ρειών της εγκριτικής απόφασης για τη σύστασή της και στο 
μέτρο που εμπίπτουν αμέσως ή εμμέσως στον εταιρικό της 
σκοπό, η νέα αυτή εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδικαίως σε 
όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της «Αθήνα 2004». 

Η «Αθήνα 2004» παρακολουθεί και έχει την εποπτεία της 
τήρησης των προδιαγραφών και των χρονοδιαγραμμάτων 
του συνόλου των κατασκευαστικών έργων και των έργων 
υποδομής, τα οποία σχετίζονται με τη διεξαγωγή των Ολυ¬ 
μπιακών Αγώνων, σύμφωνα με τις ανειλημμένες υποχρεώ¬ 
σεις έναντι της Δ.Ο.Ε.». 

Άρθρο 18 
Ειδικοί σύμβουλοι 

Επιτρέπεται η πρόσληψη, από την Εταιρεία «Αθήνα 2004» 
και την εταιρεία του άρθρου 17 του παρόντος, νομικού συμ¬ 
βούλου και δικηγόρων με εξειδίκευση σε θέματα απαλλο¬ 
τριώσεων κατά παρέκκλιση των περιοριστικών διατάξεων 
των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 63 Α του ν.δ. 
3026/1954, όπως τροποποιηθέν ισχύει. Οι όροι παροχής των 
υπηρεσιών του νομικού συμβούλου και των δικηγόρων του 
προηγούμενου εδαφίου, καθώς και-το ύψος της πάγιας πε¬ 
ριοδικής αμοιβής τους καθορίζονται ελεύθερα με τη σύμβα¬ 
ση πρόσληψης που εγκρίνεται με απόφαση του διοικητικού 
συμβουλίου της κατά περίπτωση προσλαμβάνουσας εται¬ 
ρείας. Εξαιρετικά για την εκπροσώπηση των εταιρειών από 
τα ανωτέρω πρόσωπα ενώπιον δικαστηρίου, η διάταξη του 
άρθρου 44 του ν.δ. 3026/1954, όπως τροποποιηθέν ισχύει 
δεν εφαρμόζεται. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ, ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 
ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 19 

Διαδικασία τροποποίησης Γενικών Πολεοδομικών 
Σχεδίων για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Έργων 

Η αναθεώρηση και τροποποίηση εγκεκριμένων κατά τη 
δημοσίευση του παρόντος νόμου Γενικών Πολεοδομικών 
Σχεδίων, που γίνεται για την εξυπηρέτηση αναγκών των Ολυ¬ 
μπιακών Αγώνων, διενεργείται με βάση τις προϊσχύουσες 
του ν. 2508/1997 διατάξεις. Στις περιπτώσεις αυτές, δεν έχει 
εφαρμογή η παράγραφος 7του άρθρου 4 του ν. 2508/1997, 
που ορίζει ότι δεν επιτρέπεται αναθεώρηση ή τροποποίηση 
Γ.Π.Σ. πριν παρέλθει πενταετία από την έγκριση ή την προη¬ 
γούμενη αναθεώρηση ή τροποποίησή τους. Το παρόν άρ¬ 
θρο έχει εφαρμογή και επί Γ.Π.Σ. των οποίων η διαδικασία 
τροποποίησης έχει αρχίσει πριν από τη δημοσίευση του πα¬ 
ρόντος νόμου και ολοκληρώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 9 του άρθρου 3. 

Αρθρο 20 

Ολυμπιακό Κέντρο Ραδιοτηλεόρασης 

1. Εγκρίνεται η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομι¬ 


κού σχεδίου Αμαρουσίου στο Ο.Τ. Γ1082, με τον καθορισμό 
χώρων για την ανέγερση κτιρίου του Ολυμπιακού Κέντρου 
Ραδιοτηλεόρασης (ΙΒΟ - ΙπΙβπιεΙίοηαΙ Βι-οαάοαεΙίης ΟβηΙθή 
και κτιρίου εκθέσεωντης ΗΕΓΕΧΡΟ, στα οικόπεδα Πετζετά- 
κη και ΗθΙθχρο, με την κατάργηση της χρήσης πεζοδρόμου 
μεταξύ του χώρου του Ο.Α.Κ.Α. και του Ο.Τ. Γ 1082 κατά το 
τμήμα που αντιστοιχεί στο Ο.Τ. Γ 1082, καθώς και με την κα¬ 
τάργηση των εγκεκριμένων προκηπίων σε όλες τις πλευρές 
που έχει πρόσωπο το Ο.Τ. Γ 1082, με εξαίρεση την πλευρά 
επί της οδού Κηφισίας, όπως οι ρυθμίσεις αυτές απεικονίζο¬ 
νται στο τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:1000, του 
οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νό¬ 
μο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

2 . Οι όροι και περιορισμοί δόμησης του παραπάνω οικο¬ 
δομικού τετραγώνου καθορίζονται ως εξής: 

α. Κάλυψη: Καθορίζεται περίγραμμα κτιρίου, όπως φαίνε¬ 
ται με κόκκινη γραμμή στο συνημμένο διάγραμμα, 
β. Συντελεστής δόμησης: 3,00. 
γ. Ύψος κτιρίου: Κατά Γ.Ο.Κ.. 

δ. Για την ανέγερση των κτιρίων δεν έχουν εφαρμογή οι 
διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 9 του ν. 1577/1985 
(Γ.Ο.Κ.). 

Οι οικοδομικές άδειες γιατα κτίρια αυτά χορηγούνται σύμ¬ 
φωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 5 του νόμου 
αυτού. 

3. Στους παραπάνω χώρους μετά την τέλεση των Ολυ¬ 
μπιακών Αγώνων, πέραν των ανωτέρω χρήσεων, καθορίζε¬ 
ται και η χρήση εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των υπηρε¬ 
σιών της Γ ενικής Γ ραμματείας Αθλητισμού. 

Άρθρο 21. 

Κατάργηση αντίθετων διατάξεων 

Κάθε γενική ή ειδική διάταξη νόμου που αντίκειται στις δια¬ 
τάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που 
ρυθμίζονται από τον παρόντα ειδικό νόμο καταργείται. 

Άρθρο 22 

Συμβάσεις προμήθειας προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών 
φορέων του δημόσιου τομέα, αναγκαίες για την αντιμετώπι¬ 
ση του προβλήματος που θα παρουσιάσουν τα πληροφο¬ 
ριακά συστήματα το έτος 2000, συνάπτονται μέχρι του 
ύψους μεν των είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) δρχ. 
σύμφωνα με τη διάταξη του β’ εδαφίου της παρ. 1 του άρ¬ 
θρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α’), μέχρι του ύψους δε 
των σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) δρχ., με διαπραγ¬ 
μάτευση ύστερα από δημοσίευση σχετικής προκήρυξης. 

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται εφόσον 
οι σχετικές συμβάσεις συνομολογηθούν μέχρι 31.12.1999. 

Άρθρο 23 

Η προβλεπόμενη από την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 
2217/1994 (ΦΕΚ 83 Α’) προθεσμία παρατείνεται μέχριτης έκ¬ 
δοσης του Καταστατικού του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευ¬ 
θέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) (άρθρο 12 παρ. 1 του ν 
2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α’). 

Άρθρο 24 
Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή 
του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του. 
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Σημείωση: Το σχεδιάγραμμα είναι σε σμίκρυνση 29,9 % 
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Σημείωση: Το σχεδιάγραμμα είναι σε σμίκρυνση 29,9 % 
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Σημείωση: Το σχεδιάγραμμα είναι σε σμίκρυνση 29,9 % 
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Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του 
Κράτους. 

Αθήνα, 24 Ιουνίου 1999 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 


ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜ. Δ/ΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 


ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

Μ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 


ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

Γ. ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ 

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ 


ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 


ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

Σ. ΣΟΥΜΑΚΗΣ 


ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Ε. ΠΑΠΑΖΩΗ 


Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους 
Αθήνα, 24 Ιουνίου 1999 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 



